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EXPÉRIENCES 


SUR 

LA MAIN D’OEUVRE DE DIFFÉRENS TRAVAUX 

DÉPENDANS DU SERVICE 
DES INGÉNIEURS DES PONTS ET CHAUSSÉES 

E T 

DES INGÉNIEURS DES BATIMENS CIVILS, 

Cau JXj. t). c l/b. } 

Ingénieur au Corps impérial des Pouls et Chaussées. 



A BOULOGNE, 

De l'imprimerie de Lerot-Bergkr, grande-rue» N* 34 ■ 





Au Général BONNÉFOUX, 
Préfet du 1" arrondissement maritime. 



à 


JLiES travaux exécutés , depuis l’an 9 , dans les ports de F arrondisse- 
ment de Boulogne m’ont offert de nombreuses occasions de faire des 
expériences sur la main d’œuvre d'une grande partie des ouvrages 
hydrauliques et des constructions i-elalives aux bâtimens civils. 

F.n tournant successivement au profit de ces mêmes travaux les 
observations qu’ils m’avaient fournies , je me suis acquitté d ’un 
premier devoir ,• f en remplis un second , en communiquant à mes 
camarades , par la voie de l’impression , les expériences que f ai faites- 

Fous prier, GàuÈRAl , d’agréer l’hommage que j’ai l’honneur 
de vous faire de mon Mémoire, c'est ramener un effet h la cause 
qui l’a produit ; c’est reporter à son auteur le résultat d’une de ces 
impulsions que vous savez si bien donner aux diverses parties du 
service que vous administrez ; c’est enfin , Générai , vous payer 
ma part dit tribut de confiance , (F attachement et de vénération que 



vous doivent tous ceux qui, comme moi , peuvent apprécier la sagesse 
la douceur et l’activité de votre administration. 


. J’aurais vivement désiré. Général , que cet opuscule eut été 
plus digne de vous être offert ; mais la bonté avec laquelle vous avez 
daigné le juger me promet votre indulgence , et je saisis , dans 
l’occasion de vous en exprimer mes remerclmens , celle de manifester 
la vive reconnaissance que je dois aux bontés particulières et à F estime 
flatteuse dont vous m'avez honoré. 


J’ ai F honneur <F être , avec le plus profond respect , 

(jêuètai } 


y ^ trli-humblc tl irès-obétssa/il serviteur. 


' 
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OBSERVATIONS PRELIMINAIRES 


P lüsiïcïs causes indépendantes de l’observateur , et dont j’ai souvent reconnu 
l’influence , peuvent faire varier très- sensiblement les résultats d’expériences 
sur la main d’œuvre de mêmes constructions. 

On doit, ce me semble, raisonnablement en conclure que , pour fixer entiè- 
rement, par l'autorité de faits bien observés , l’incertitude et l’arbitraire des 
estimations , il faut d’abord réunir le plus grand nombre possible de résultats de 
mêmes expériences et laisser ensuite à la comparaison judicieuse qui en sera faite 
le soin de consacrer les limites dans lesquelles seront renfermés ceux qui devront 
faire autorité. 

Je sacrifie à cette considération, en même tems qu’aux désirs de plusieurs 
ingénieurs , en publiant par la voie de l'impression les expériences que j'ai faites 
et que je n'avais entreprises que pour mon propre usage. 

Puissent-elles , en remplissant la seule intention que j’y attache , être utiles 
à mes camarades ! 

Une partie des travaux qui ont été le sujet de ces expériences , et très-parti- 
culièrement ceux de charpenterie, m’ont donné l’occasion de remarquer que la 
main d’œuvre de la première partie de ces travaux entraînait beaucoup de durée , 
comparativement à celle du reste, bien que les ouvriers employassent exactement 
leur tems et eussent d'abord bien saisi les formes et les diverses circonstances de 
détails des ouvrages. Cette différence s’est élevée quelque - fois jusqu’au double , 
et toujours elle s’est manifestée sar une partie de ces ouvrages beaucoup plus 
considérable que ne l'eussent comporté des expériences d'essai. 




Cetle observation n'établit- elle pas l'inexactitude de la méthode de conclure 
d'expériences faites en petit, à l’ouverture de grands travaux , la «crie des prix de 
main d’œuvre applicables i ces travaux et la nécessité de choisir avec attention et 
de modifier quelque - fois convenablement les résultats d’expériences de l’espèce 
de celles dont il s'agit , pour n’en pas faire de fausses applications ? 

Je n'ai pris le parti d’ajouter quelques planches à ce mémoire , que pour éviter 
les longueurs et les obscurités des explications dans lesquelles il aurait fallu 
entrer , pour décrire convenablement les formes de diverses constructions et faire 
apprécier le rapport de ces formes avec la durée de la main d'œuvre employée. 
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TF 

MS 


CUBI. 

, — . 


SECTION. 


Tout. 

permèl cub 



k. 

A. 

TERRAS S EM ENS. 




CHAPITRE I”. 




Fouille , chargement , jet , roulage et n'galage de déblais. 




A R TIC LS 




Transport de déblais , par tombereaux cubants o, 1 ® 5 o et attelés 




de deux chevaux. 




Déblais de vases , transportés h 200 mètres , à travers une partie 




de chenal couverte de vases et d'eau 

174,00 

90,00 

0,52 

Déblais de sable , transportes à 187 m -, sur une plage sablonneuse. 




Durée de la charge 0 h oC>6.\ \ 




Idem du parcour des 187 . 0 , 0664 1 




Jdem de la décharge 0 , 01G6 j ^ ^ 

U 

« 

0,20 

Idem du retour 0 , o 4 y 8 ) 




Déblais de sable , transportés h 200 , sur idem 

204,00 

121,00 

o, 5 g 

Déblais de sable, transportés à 200 m , sur idem 

1 5 p, 5 i> 

88,00 

o ,55 

Déblais de sable, transportés à 200 m -, sur idem 

9*9, 3 o 

479.00 

o ,52 

Déblais de sable , transportés à 271 "S sur idem , ... 

6 i 3 , 5 o 

295,00 

o ,48 

Déblais de sable, transportés à 4 ^ 7 w » sur idem. 




Durée de la charge o h -o 6 (i 4 \ 




/dan du parcour des 457 . 0, i 3 o 8 1 




Jdem de la décharge 0, 0166 j ^ 

« 

a 

o, 3 a 

Jdem du retour. 0, 0996 / 




Déblais de sable, transportés à 5 oo ra - , h travers une partie de chc- 




nal couverte de vases ei d'eau 

240,00 

Vj 

0 

0 

0,73 




CüSt. 


T E M 8 


Total. Ipvmkt-cab 


Déblais do galels transportés à 3 oo «• , sur une plage sablonne use . 1 0,00 11,00 

Déblais de galets transportés à 4 ? 1 » sur une plage sablonneuse. 

Durée de la charge . 0*0996 \ 

Idem du parcour des 4 71“'.. o , 1S49 ( 

Idem de la décharge o f 0166 I v0 J a 8® * " 

Idem du retour O , 197a > 

Déblais de galets transportés à 5 oo métrés , à travers une partie de 

chenal couverte de vases et d eau . 85 , 00 io 3 ,oo 

Déblais de galets transportés b 559™-, sur une plage sablonneuse. 

Durée de la charge o*> io 5 z * 

Idem du parcour des 559® .. o , an 3 

Idem de la décharge. ....... o , 0166 V °^ ****** 

Idem du retour. ..... * .... . o, 1494 

Déblais de galets transportés à 553 sur idem i 63 ,oo 169,50 

Déblais de galets transportés à 1000 , sur idem 45 , 00 ia 3 ,oo 


Airtcti a». 

Fouille , chargement etrégalage, au remblai , des déblais indiqués 
en V article I er . 


( Fouille et chargement n4»oo i34,-?5 0,78 

Déblai de vases. .{ . ,, . , / 

I Régaiage , au remblai 1,4,00 94,00 0,54 

Déblai de sable. . Fouille el chargement du mètre cube ; résul- 
tat d'expériences « « o,4o 

Déblai de sable . . Fouille et chargement 204,00 97,00 o, 4 $ 


Déblai de sable . . { ttmiU. et chargement. • 9 

t Régaiage , au remblai 9 


4 1 5 . 5 0 I 0,45 

176.50 
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Terres végétales et glaiseuses mêlées . * 

Terres mêlées, par moitié, de terres végétales et 
de tuf feuilleté . . . . 


fouille 

chargement 

piochage . . 
chargement 


Terres mêlées de ~ sable, | terres végétales et \ dé - 1 piochage . . 
bris de pierres délitées , cassées et disposées} 
cependant eu couches régulières { chargement 


Ab ti et b 5«. 

Chargement et roulage à la brouette. 


Sable transporté, sur une partie sablonneuse et 
mobile de la plage 


h demi rclai . • 
h i relai ..... 
h i n iai et demi 


Article 6 e . 

Roulage , à un rclat , à la brouette. 

De terres végétales et glaiseuses mêlées 

De terrés végétales • 

De terres végétales et sablonneuses mêlées 

De terres végétales mêlées de débris de rocs feuilletés. 






Article 7“*. 

Fouille, chargement et roulage. 

A un demi-relai , de (erres végétales. 

A un demi-relai, de glaise durcie et peu traitable au louche!. .. . 

A trois-quarts de relai , de sable de la plage. 

A un relui , de sable de la plage 

A un relai , de terres sublonneuses, recouvertes d'une couche 
de mâche-fer employé pour la consolidation d’un chemin. . . 

A un relui et demi , do terres végétales. 

A 2 relais , de galets et gros graviers fortement adhérons entr'eux 

A 2 relais, de vases h detix-iiers compactes et dont la fouille 
a été beaucoup génee par les eaux 


CHAPITRE II. 

Cor rois fie glaise. 


Approche et service de la glaire el de l’eau k 20 mfetres et -façon 
des corrois 


Idem 

idem 

idem 

idem . 

Idem 

idem 

idem 

idem . 



T F. M S 


Total. 

par mût. cub 

M. C. 

k. 

*. 

92,10 

176,50 


88 , -jS 

460,00 

5,18 

3-6,75 

434.00 

i,t 5 

CJ 01,00 

1 493,00 

1,66 

1^5,00 

3 i 4,*5 

2, 17 

348,80 

*359,-5 

3,90 

22,28 

101,00 

4,53 

-34.30 

4188,00 

5,34 

| 

«. ! 

* 3,84 


3,98 

88 , 5 9 

367,00 

4 , 1 5 

3 *, 00 

1 65,00 



Digitized 
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MiKaet. TouL 

m. e. k. 

Approche el service de la glaise et de l’eau à ao mètres et Façon 
des cor rois , (ce travail étant fait par des ouvriers peu exerces , 
qui d’ailleurs étaient gênés par la charpente des fermes du quai 

* auquel le corroi a été adossé) xoa ,35 i 8 i 5 ,oo 8,97 

Déchet de la glaise dans le corroyemcnt. 

On a trouvé que le cube de la glaise employée aux corrois était au 
cube des corrois résultans. 

Dans une i r « expérience, dans le rapport de ♦ 100 à 7a. 

Dans une a® idem idem 100 h 68. 

D’où l’on induit le rapport moyen de. 100 à 70. 


CHAPITRE III. 

Ra étemens en gason. 


Revêtement d’un talus en gazons de terre végétale forte 
el de 0“- o 5 do w - 08 tT épaisseur. 

«• f- 

Extraction des gazons 5x3,93 44 **°° 

Alain d’oeuvre sur place. (On n'a point employé de chevilles ).. . . 5x3,93 8 $a, 5 o 

Même revêtement et mêmes gazons. 

Extraction des gazons 356 ,, ,y3 i0o o ,54 

Main d’œuvre sur place. {On n’a point employé de chevilles. ). . 356 , u 434,00 i xx 

JFaçon en gazons de o 5 o largeur et de o m -o 5 épaisseur, chevilles ' 
de deux en deux assises , d’un petit mur de soutènement. 

Surface du parement , sur l’appareil de o"» 5 o 8-,6o 

Extraction 517,00 5 ipo 

Main d'œuvre aur place 5 aJ,oo 5,75 
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SECTION. 

»OMBAK. 


— 

rrtuluu. 



T«uL 

p»r fuit. 


P I Q U E 1 jiij üé h 1 1 U £s si U 


i 

h. 


CHAPITRE I". 





Battage de piquets , 





La partie taillante aa-dettiu da terrain étant de 0,33 4 o,5o Je hauteur. 





Anricii I er . 





Approche à 10 mètres rte distance cl battage de piquets, à travers 





des couches de saucissons et de fascines de fondation a’ une jetée 





basse , dans un terrain de sable dense , ou graveleux et de pené - 





irai ion difficile , et le travail étant contrarié , tant par la très - 


4» 



courte durée des marées , que par les difficultés d'accès à ï emplit- 





cernent des ouvrages. 




■ 1. 

Piquets de 2 m - oo de longueur et de o™ 10 de diamètre moyen. . 

385. 

138,15 

33,3o 

3. 

Piquets de i m 6o à i «• 80 de longueur et de o “• 08 

»5gi. 

858,oo 

33,. 1 

3. 

Piquets de i "*■ 60 de longueur et de o “■ 08 

x6a5. 

C34,oo 

39,00 


/ 

Piquets , dont tin tiers de i m - 65 de longueur et de o 08 , et les 





deux autres tiers de x 3o de longueur et de o “• o5 

7o85. 

2670,00 

ce 

0 

CO 

5 ‘ 

Piquets de 1 80 de longueur et de o m - o5 

7*7* 

ao5,oo 

28.20 

6. 

Piquets de 1 m - 80 de longueur et de o *• o5 

• 5,3. 

178,50 

3 i,i 1 


Articli a». 





Approche d io mètres et battage de piquets à travers un terrain 





facilement pènctrablc. 




7 - 

Piqnels de i “• i ra - ao de long r el de o “• o5 de diamètre moyen. 

3730. 

636,oo 

16,^6 

8. 

Piquets de o»»- o5 de diamètre moj'en , et dont une moitié de 





i m 5o de longueur et l'autre moitié de 1 m - 8 o.. 

ai 1. 

3o,oo 

i4»a f 

9- 

Piquets de x "*• oo de longueur et de o m - o3 de diamètre moyen . . 

io65. 

1 36,oo 

îa, 80 

10. 

Piquets de i m 65 de longueur el de o m • 07 de diamètre 

-x *98- 

5 7 ,5 o 

19, 3o 






| 
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T FM 8 


À B 7 IC L B 3 e . 


Nivellement et récépage des têtes de piquets. 


j Teul. forcent 


i' f expérience, le diamètre moyen des piquets étant de o m 08. . . 2198. 4 '^> 5 o 

a® expérience , le diamètre moyen des piquels étant de o “■ o5.. . 33a4. 538, co 1 

i3. 3® expérience, le diamètre moyen des piquets étant de o® o5,po«r 

une moitié , et de o *• 08 , pour l’autre J io835. i4 aa .5o i3,i3 


CHAPITRE IL 


sJpproche à io* 1, et emploi de vsrges pour les lunes de 
jetées basses , 

Le d+rt* ici marvn étant e aorte y et Ici aeeèi 1 l'emplacement det oueregci tient difficile t. 


Article i«r. 
Emploi des verges , au mille. 


Eerges de o m - oa" de diamètre , au gros bout. 
x\. Verges de 3 ««5 o de longueur a»ga. 

i5. Verges de 3 m, a5 de longueur . «8a5. 

Verges de 3 ™ a5 de longueur i 0 o5o. 

Verges de 3*a5 de longueur 3-5o. 


Verges de 3®- oo de longueur.. 


Verges de 3 n, -oo de longueur 5o6oo. 


Verges de a m • 8o de longueur. 


Verges de a •» 5o de longueur... I i*?5o, 
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RÉSUMÉ 

nf*uluu, 

■ I 

Des expériences fuites sur l’emploi des piquets et des verges pour tunages de 


jetées basses , et des résultats qui en ont été obtenus. 

• 

PIQUETAGE. 


Approche & 10 mètres et battage des piquets , le terrain étant difficile à pénétrer. 

h. 


33,73 

Approche à io mètres et battage des piquets, le terrain étant facile à pénétrer. 


i5,8a 

Nivellement et récépage des têtes de piquets , après le battage. 


16, ta 

TUNAGE. 

- 

Approche h 10 mètres et emploi des verges. — Au mille. — N * 9 des résultats : i<$ , i5 , 


1 6 , rj , 18 , 19 , ao, si, sa, a3 , , a5 , a6 , 27 , 28, 29 , 3o et 3i . 

*7* 8 7 

Au mitre carré de tunes. — Nombre de verges. — N°* des résultats t 3a, 33, 34, 



34,H 

k. 

0,67 

Au mitre carré de tunes.— Tems demain d'autre. — N°* des résultats* 3 r, 3 a, 33, 3 4 ef35. 

£5 

\ 

J 
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| Ntimr'rct 

de* 

I re tu lui*. 
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10. 




TEMS 

SECTION. 

CCBZ. 

TolaL 

ptrmèl. euh 

EMPIERRE MENS. 

m. c. 

k. 

h. 

CHAPITRE I". 




Chargement et transport de Mages • 




Cube des libages • . 

3 12,00 



Tems employé pour le chargement 

« 

2295,00 

7,36 

Tcms de chevaux attelés , h 4 > au x guimbardes, p r le transport k 1 5o “• 

M 

892,00 

2,86 

Cube des libages • 

88,88 



Tems employé pour le chargement 

R 

1241,00 

13,96 

Tems de chevaux attelés, k J, aux guimbard. , p r le transportk 1806 m 

« 

6;g,oo 

7.<’4 

Cube des libages * 

5g,43 



Tems employé pour le chargement 

U 

545,00 

9,>7 

Tems de chevaux attelés, k 3, aux guimbard., pr le transport k 1806 

« 

383,00 

6,45 

Cube des libages 

43,20 



Tems employé pour le chargement........ 

■ 

3a4,oo 

7,5 o 

Tems de chevaux attelcs^k 3, aux guimbard., p r le transport k 1806 *• 

U 

a3o,oo 

5,3» 

Cube des libages 

39,34 



Tems employé pour le chargement 

K 

280,00 

6,36 

Tems de chevaux attelés , k 3, aux guimbard. , p r le transport Ki8oC m - 

* 

212,00 

5,3 9 

CHAPITRE IL («. 3. «,.55.) 




Pose à plat de libages , entre les tunes des jettes basses , 




sur une forme cT éclats de pierres de o n> * 16 do hauteur. 




Cube des libages de o °* 47 d'épaisseur réduite 

3 12,00 



Approche des matériaux à 1 5 mètres, préparation de la forme et 




pose des libages 

(1 

1946,00 

6,»4 

Cube des libages de o“ 3g d’épaisseur réduite 

88,88 



Approche des matériaux à i5 mètres , préparation de la forme et 




pose des libages 

« 

1129,00 

12,71 



JV'anuTo» 


COBX 

TEMS 

Lr 


ou 

Tout. 

p*i mH <uk, 

r-r* allât» 




ou tuél c«r. 



m. c. 

k. 

h. 


Cube des libages de o ® 39 d'épaisseur réduite 

4 3 . 6 9 



i3. 

Approche des matériaux à iS ml'tres , préparation de la forme et 





pose des libages 

a 

4*4,50 

g .7 ‘ 


Cube des libages de o m - 34 d'épaisseur réduite 

61,34 



>4 

Approche des matériaux à 1 ü mètres, préparation de la forme et 





pose des libages 

« 

726,00 

1 1,65 


Cube des libages de o n 29 d’épaisseur réduite 

5i,Ro 



i5. 

Approche des matériaux k t5 inèlres , préparation de la forme et 





pose des libages. 

« 

61 8,oo 

11,93 


Cube des libages de o m - 28 d'épaisseur réduite 

18, g6 



16. 

Approche des matériaux h 1 5 mètres , préparation de la forme ei 



>447 


pose des libages 

N 

419,00 


Cube des libages de o n -a3 d'épaisseur réduite.. . . . - 

24, o3 



>7- 

Approche des matériaux à i5 mètres , préparation de la forme et 





pose des libages 

» 




CHAPITRE III. ( m. 1 », s.,) 



1 


Empierrement de 0 ™- 3o d'épaisseur , en moellons 


/ 



grossièrement essémillés , entre les tunes de jetées basses , sur une 


r 

N 4 


forme d'éclats de pierres de O m - 10 à 0“ i5 d'épaisseur. 






m f. 








18. 

Approche des matériaux à 1 0 m - , 1 G80 *•« } pavage , a3o4 k , ensemble. 

H 

4 00 4,00 

3,09 



P,. 



'9- 

Approche des matériaux à io Œ * , 1895*- 5o; pavage, 2966 h -, ens. 

« 

485i,5o 

3,.. , 






20. 

Approche des matériaux & 1 0 *• , 5 1 3 h - 5o j pavage , 696 k. t ensem. 

« 

1209,50 

»,o6 






ai. 

Approche des matér • à 1 0 »■ , 28 r 1 5o j pavage , 5345 a5 , ens . 

U 

8 j 56,75 

4.°4 ■ 






ai.' 

Approche des matériaux à 10“-, 72 k j pavage, 00, enset». 

« 

33 1,00 

a, 54 


{ >3 ) 


Numéro» 

4m 

résultat*- 


»3. 

»4. 

>5. 

a6. 

*7- 


a8. 

a 9* 

,3o. 

3i. 

3a. 

33. 


34. 

35. 



CUBE , 
«a 

rai fcc*. 

T F 
Tout. 

ms 

JMT »«»•'* rub 
un met. car. 

f- 

! *• 

h. 

Approche de* matériaux à 1 0 ■- , 1 36a 00 j pavage , 1 899 5o, ens. 

» 

3a6i,5o 


Surface. — Approche des matériaux à 1 0 mètres et pavage ...... 

3 14, 8. 

8911,00 

x,86 

Surface. —Approche des matériaux à 10 mètres et pavage 

101,65 

3o8,oo 

j,o 3 

Surface. — Approche des matériaux à 10 mètres et pavage 

437.84 

1 509,00 

3,45 

Surface. — Approche des matériaux à 10 mètres et pavage 

1 3 1,00 

4-8,58 

3,65 

CHAPITRE IV. 




Remblais et offouMemens en avant de radiers d écluse , 




en moellons cubants 0 m • c * oa à o a,Ci o5 , jetés à pierres perdues , 




Cube des moélons » 

m c. 

*94.74 



Embarquement d 'idem sur le pont de poones 

«1 

576,10 

'.9 5 

Conduite des poones à 5o m - et jet des moellons à la main 

u 

1 16, i5 

0,39 

Cube des moellons 

471,00 



Embarquement d’idem sur idem 

« 

677,00 

i,44 

Conduite des poones à 5o mètres et jet des moellons à la main . . . 

« 

171,00 

o,36 

Cube des moellons...... .. 

ii 3, 80 



Embarquement d’idem sur idem 

K 

1 5 1,66 

i,33 

Conduite des poones à 5o mètres et jet des moellons à la main. . . 

« 

46,^5 

0,4 1 

CHAPITRE V. 




Empierrement de chaussées. 


k 

•••;*<: 

Les pierres étant prises surlesaccotemens ,à la distance réduite de S »• 


\ 

y 

Cube de l'empierrement 

r> 

cc 

M» 


~~ ïs 

Pose des bordures, arrangent et cassage des pierresde rencaissent*. 

« 

i3o5,oo 

3,8a 

Cube de l'empierrement »... 

86,4o 



Pose des bordures , a rrangem» et cassage des pierres de l'encaisscrn*. 

U 

3a3,oo 

3,:4 


T 



f «4 ) 



Cube de 1 empierrement . 44 *> 7 ° 

30 . Pose des bordures, arrangera 1 et cassage des pierres de rencaissent 1 . « 

Cube de l'empierrement 94,00 

37. Pose des bordures ,arrangem< et cassage des pierres de l'encaissern*. « 

r 

Cube de l'empierrement 1 44 »°° 

38 . Pose des bordures , arrangent 1 et cassage des pierres del’encaUsem*. « 


R É S U M É 

Des expériences faites sur les etnpierremens et des résultats qui en ont été obtenus. 



Chargement de libages sur des guimbardes. — Au mitre cube. — N°* des résultats : 


Transport de libages k i 5 o m -, par guimbardes attelées de 4 chevaux. — Tems de 
chevaux. — Au mètre cube — N° des résultats : a ....... t 

Transport de libages k 1806 par guimbardes attelées de 3 chevaux. — Tems de 
chevaux. — Au mètre cube. — jV*" des résultats .*4 / 6, 8 et 10 

Empierrement en libages, de tunes de jetées basses, les libages étant posés à plat sur 
une forme d’éclats de pierres de o ra - 16 de hauteur. — Façon de l’empierrement et 
approche des matériaux k i 5 mètres. — Au mètre cube. — JV or des résuhutsi 11 , 
13 , i 3 , 14# i 5 , 16 et 17 

Empierrement de o“> 3 o d’épaisseur , en moellons grossièrement essémiltés, de 
tunes de jetées basses, les moellons étant posés sur une forme d'éclats de pierres de 
o*- 10 ào m - i 5 d’épaisseur — Pavage et approche des matériaux k 10 mètres — 
Au mètre carré. — If 01 des résultats 1 18 , 19, 30 , ai , aa, a 3 , »4 » a 5 , a6 et 37. . 

Embarquement sur le pont de poones , de pierres du cube de o “• «• oià o“* **o 5 . 
Au mètre cube. — N ot des résultats : »8 , 3 o et 3 a 

Conduite de poones k 5 o mètres et jet des pierres k la main.— Au mètre cube. — des 
résultats s 39, 3 i et 33 

Empierrement de chaussées. — Transport à 5 mètres et emploi des pierres d’encaisse- 
ment. — Au mètre cube. — Pi** des résultats *• 34 , 35 , 38 , 3 y et 38 







|]Nuo*m« 

d« 
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SECTION. 

GOUDRONNAGE DE CHARPENTES. 


CHAPITRE I". 

Goudronnage de charpentes 

Avec une composition formée d ‘huile , de résine , de litharge , de blanc 
de cèruse , de terre d’ombre et de noir , le tout ayant subi une 
longue cuisson. 

Akticis l #r . 

Goudronnage, sur une seule couche , de charpentes non encore 
goudronnées. 


Revèleraens de baraques en bois blanc 

À A t ici i a*. 

Goudronnage , sur une seule couche , et avec emploi d'échafauds 
volons , de charpentes goudronnées , un an auparavant. 

. r Grattage des bois. 
Charpente d 'une estocade à claire voie . . . < 

£ Goudronnage 


r Grattage , . , 

Charpente d’une estocade à claire vote . . . ■< Goudronnage.... 

. * >• Goudron employé. 


-, ,, . , C Grattage. ........ 

Charpente d une estacade a claire voie . . . < 

C Goudronnage..., 


Revêtement d'up quaï plein,* 


Grattage 

Goudronnage... . . 
Goudron employé. 



TE». 


lOUl , | 

•u cube toul 

ou eubi* j>*r 
100 IU- W . 

■ 

h . 

k. 

i 3 i, 8 o 

10,00 

7,53 

385 o,(H 5 

2^,00 

f 

!'■ NA P 

385 o ,66 

167,00 

4 , 3 J 

38 a 5 ,oo 

34,00 

0,89 

38 a 5 ,oo 

208,75 

5,46 

38 a 5 ,oo 

Ht. f. 

1,046 

m.4, 

0,0173 

3870,00 

38 , 5 o 

k. 

0,99 

3870,00 

182,00 

4.70 

sin,i 4 

4 »,»5 

i» 9 5 

2112,24 


5 , 8 i 

21 12,24 

0,59 

0,0280 
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f Grattage i3ao,i5 

Revêtement d’un quai plein. ^ Goudronnage . . . . i3ao,i5 

v. Goudron employé. i3ao,i5 

r Grattage. iooa,3x 

Revêtement d’un quai plein. .« . • • Goudronnage .... iooa,3x 

* Goudron employé. 1 002, 3 1 

r Grattage..-. 1958,04 

Revêtement d’un quai plein < Goudronnage.... 1958,04 


Revêtement d’un quai plein. 


Goudron employé. 1958,04 0,607 

1. 

Grattage ia58,74 

Goudronnage.... ia58,74 


( Grattage... 1139,16 

Revêtement <T un quai plein * ^ Goudronnage .... x 139,16 

v Goudron employé. 1139,16 

r Grattage 5a5,oo 

Revêtement d un quai plein • ....«•••..•< Goudronnage .... 5a5,oo 

v. Goudron employé. 5a5,oo 

2 Revêtement d'un quai plein «... —G rat et goudronnag. 4 88 / » * 

s Grattage i3n$,3o 

3. Revêtement d’un barrage ^ Goudronnage.... ?3a4,3o 

v Goudronemployé. a3a4/3o 0,60 

». 

s Grattage 398,51 5, 00 

1 4 Charpente dedêfensed'un quai en maçonnerie. 1 Goudronnage .... 398,5 1 2 1 ,5o 

/ m. (. 

v. Goudronemployé. 398,51 o,ia3 I 0,0^09 
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11 Vomira» 
dn 

[jréiuluu 


*5. 


16. 


■s. 


<9- 


Charpente de défense d* un quai en maçonnerie. ^ 


Grillage 

Goudron employé. 


CHAPITRE IL 

Goudronnage de charpentes arec goudron. 

Notm. Lu toooe» de goudron *n»pU>j«e> cubaient o no . c. Ii3 et peeeieat, net , 1 33 kilo. 


Articli I*r. 


Goudronnage , sur une seule couche , et avec emploi d' échafauds 
volons , de charpentes non encore goudronnées. 

Charpente d‘ estocade S Grattage .chauffage et emploi du goudron. 
à claire nie * Goudron employé 


» 90 , 4 » 

*9°4* 


total , I ou ruliO par 
ou culte total] 1 00 ni. carr 


h. 

25, oo 
0,082 


Charpente d’estacade $ Grattage , chauffage et emploi du goudron. 
à clam roi. ) Goudron employé 


Grattage , chauffage et emploi du goudron. 
Goudron employé 


Charpente d 'un pont. | 

Grllla 8 e ' Chauffage et emploi dugoudron. 

Charpente d ’ un caille- / Grattage , chauffage et emploi du goudron. 
bâtis de couro/i' d'un < 

fort en charpente. . . v. Goudron employé i. ...... 


Charpente d’une cale S Grattage , chauffage et emploi du goudron. 
unbarcaden. 1 Goudron employé, 


k 

8,61 

0,0281' 


344 «,oo 

379,00 

11,01 | 

3 .| ]a,oo 

>,107 

0 ,o 322 

536^,19 

1, 

». 

84o,oo 

i 5 ,G 6 

5364,19 

1,722 

0 , 0 321 

i 94 i,i 5 

â. 

». 

278,00 

> 4.32 

i 94 i , i 5 

0,66 

o,o 34 o 


1. 

». 

io6,4o 

i 6 , 5 o 

i 5 , 5 x 

568 ,io 

86,00 

15,14 

568 ,io 

MU Ci 

0,26 

0 ,o 45 n 

1 20,33 

». 

». 

i 3 ,oo 

10,80 

iao ,33 

0,048 

0,0399: 


î 
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aa. Bevitemens de corps-de-garde , cayennes , Ç Goudronnage...* 13 188,00 641,00 

coqucries , magasins , etc. , en planches t/es J «. 

Lois blanc et de sapin. • • * . . * . * Goudron employé . 3 i 88 ,oo 1,4*5 

1. 

a 3 . Mime s revêtement et baraques. , — Goudronnage ... • 1 33 , 1 4 *7*00 

Aiticli a*. 

Goudronnage , sur une seule couche, de charpentes non encore gou- 
dronnées , sans emploi d’échafauds volant , et le travail étant 
facile et commode. 

Bêlement d'une aile Ç Goudronnage 335 , 01 10,00 

décalé { Goudron employé. • 335 , 01 0,107 


a 5. Charpente de portes à i Chauffage et emploi du goudron 104, o 5 

claire voie ( Goudron employé io/j,o 5 

afi. Bnetem^waq^^ ai4ufftge tl emploi du goudron .33, oo 

ÂBTfCtl 3 ®. 

Goudronnage , avec emploi d’échafauds volons , de charpentes déjà 
goudronnées un an auparavant. 

a-. Charpente J'tttacadr ( Grattage , chauffage et emploi dugoudron. 6049,7» 
à claire voie \ Goudron employé. Lr „ 


a g Charpente d'eslacade ç Grattage , chauffage et emploi du goudron. *1^069,10 
1 à claire voie et rêvé- £ | * 

fl* de quais pleins. C 


tem* de quais pleins. C Goudron employé 1-069,10 

’£>• f Grattage, chauffage et emploi dugoudron. 8356 , 9 i 

( Goudron employé 8356, 9 4 



3 o. Charpente d’eslacade s Grattage, chaufLge et emploi du goudron. 833 a,oo 
à claire voie et rêvé - < 

tem* de quais pleins. \ Goudron employé.. 833 i,oo 




38. 


3g. 


Nu«*erm 

de» 

re.ulut»- 

3i. 

Revêtement d’un quai plein. — 

3a. 

Revêtement d’un quai plein.— 

33. 

Revêtement d 'un quai plein. ^ 

3{. 

Revêtement d'un quai plein. ^ 

35. 

Revitemens de quais pleins . . | 

36. 

Charpente de défense d’unÇ 

h- 

quai en maçonnerie ^ 

Revétemens de baraques et de f 

magasin i , en planches de < 


Grattage , chauf. et empl. du goud. 

Goudron employé. 

Grattage , chouf. et empl. du goud. 
Goudron employé 

Grattage, chauf. et empl. du'goud. 
Goudron employé 


Grattage, chauf. et empl. du goud. 
Goudron employé 


Grattage, chauf. et empl. du goud. 
Goudron employé 


bois blanc et de sapin . 


Chauf. du goudr. et goudronnage. 
Goudron employé. 


Art ic li 4*- 

Goudronnage , sans emploi d’échafauds , de charpentes déjà 
goudronnées un an auparavant. 

{ Chauffage et emploi du goudron. . 
Goudron employé 


Artxcli 5». 

Goudronnage , avec emploi d'échafauds volans , et en X e couche , 
de charpente d 'estocade à claire voie déjà goudronnée , sur une 
première couche , vingt jours auparavant . 


Chauffage et emploi du goudron. 
Goudron employé 


SURTÀCI. 

T RM S 

Toul , 

catabc toUl 

ou cube par 
IOO tu. car. 

m. f. 

h. 

h. 

» J 5,34 

i3,ao 

10,78 

ai 3 o, 4 o 

M. ». 

0,6448 

o,o 3 o 3 


k. 

a. 

1 856 , 8 1 

195,50 

,0,53 j 

1 856 , 81 

0,5655 

o,o 3 1 5 


t. 

..s 

■75,00 

81,00 

10,45 

575,00 

0,341 3 

0,0440 


». 

A 

*029,77 

i65,5o 

8,1 5 

aoa 9,77 

0,5574 

0,0075 


s. 

k. 

06545 

34.00 

ia,8i 

*65,45 

0,10 

o,°377 


k. 

k. 

1934,37 

a t 5 ,oo 

1 1,11 

1934,37 

0,696 

o,o 36 o 


t. 

k. 

65 1,80 

5 o.oo 

7.67 

65i,8o 

0,1596 

0,02 4 ^ 


k. 

kl 

344 ^»oo 

262,00 

J' 6 ' 

344**00 

o # 8(i 1 

ô,* 5 o 


4 

J 





! 
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RÉSUMÉ • 

Des expériences faite* sur le goudronnage des charpentes et des résultats qui en ont 
été obtenus. 

Goudronnage , sur. une seule couche , avec un goudron de composition , 

De charpentes non encore goudronnées. — Sans emploi d’échafauds. 

Main d'œuvre du goudronnage de 100 mitres carrés. — A* 6 * des résultats : î 


De charpentes déjà goudronnées un an auparavant. — Avec emploi d'échaf. volans. 
Grattage préalable des bois. — P r 100 m carrés. — A T °' a, 3 , 4*5,7,8,9.10, 

il , *3 et <4. 


Goudronnage. — 

idem. 

— iV“ », 3,4. 5, fi, 7 . 8 , 9 



10 , xi , i 3 et i4» 

Grattage et goudronnage. — 

idem. 

K” î» el i5 

Goudron employé, — 

idem . 

— A* 0 ' 3, 5,6, 7 , 8 , io,u, 


i3, 14 et i 5 


Goudronnage , sur une couche , avec goudron , 
De charpentes non encore goudronnées. — Sans emploi d échafauds. 
Chauffage et emploi du goud. — P r 100 m. carrés. — N°* 24, a5 et 26.. 
Goudron employé. — idem. — N e * et a5 . . . . , 


De charpentes non encore goudronnées. — Avec emploi d’échafauds volans. 
Grattage, chmf. et emp. du goud,—P r 100 m. carrés.’— Pi** 16, 17, 18, 19, ao, ai, 

aa et a3 

Goudron employé. — idem. — N'* 16 , 17, 18, 20 , 21 et 22. 

De charpentes déjà goudronnées un an auparavant.^Avec emploi d’échaf. volans. 

Chauffage et emploi du goudron — P r 100 m. carrés. — N ,u 37 

Grattage, chrntf. etemp dugoud . — idem. — N°* 27 , 28 , 29 , 3o, 3i , 33 , 

34, 35 et 36 

Goudr on employé. — idem. — N°* 27 , 28 , 39 , 3o , 3a, 33, 34, 

35, 36 et 37. . 

Dechnrpentes déjà goudronnées un an auparavant.— Sans emp. d'échaf. (travail facile.) 

Chauffage et emploi du goudron.— P r 100 m. carrés. — N** 38 

Goudron employé. — idem. — N°* 38. . . . . . . . 

De charpentes déjà goudronnées 20 jours auparavant. — Avec emploi d’échaf. volans. 

Chauffage et emploi du goudron. — P r 100 m. carrés — Pi°* 39 

Goudron employé. — idem. — iV , ’ / 39. .... • . . 

(fi 



SECTION. 

C O U V E R T V Ii E S. 


CHAPITRE 1". 

Couvertures en paille. 


A n tic l b I er . 

Couvertures neuves. 

Couvertures de o »• 33 d’épaisseur ..«••••••••• ♦*•••• 

Harres 

Verges de 3®*»5 à 3“ 90 el de o“- oa? de diamètre au gros bout. 
Laites de s ®- 60 , sur o ®- o4 et o®* 01 

Bottes de paille du poids de 9 kilogrammes. .......... 

Main d’œuvre de couvreurs, y compris service des matériaux.. . • 


Couverture de 0 *• 45 d’épaisseur • • 

Main d’œuvre de couvreurs , y compris service des matériaux . 


Artxclb a e . 
Rechargement de couvertures. 


Sur l’épaisseur de o “• i5 

Bottes de paille de i5 kilogramme* 

Main d’œuvre de couvreurs, y compsis service des matériaux.. 


Sur l'épaisseur de o m 

Main d’œuvre de couvreurs, y compris service des matériaux . 


Sur l'épaisseur de o®* i5. 

Main d’œuvre de couvreurs, y compris service des matériaux. . 


NAPOl. f gj 

h-J? 
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m. k. 

Sur l'épaisseur de o ■* ai 1 1 8,63 


Main d'œuvre de couvreurs, pendant l’hiver, y compris service 


des matériaux. 


i 5 “,oo j, 3 a 


Articli 3 e . 

Reliage de couvertures. 

Surface 337,00 

Main d'œu vre des couvreurs « 


a 17,00 0,96 


CHAPITRE II. 

Couvertures en vieux prélats de navires , divisés en 
morceaux de formes irrégulières. 

Surface » 850,00 

Main d'œuvre de charpentiers, pour pose du lattis, 93 h *; pour 
emploi des prélats, aio h * 5 ensemble « 


CHAPITRE III. 

Couvertures en tuiles creuses , dites pannes . 


Surface 1 5 1,77 

Lattes de a m - 35, sur o “ 0x7 et 0 « oa, espacées entr'clles de o m - 37. « 

Clous, les chevrons étant esp. entr’eux de o “• fa, de milieu en milieu . « 

Pannes , dont 78 pour faîtières « 

Main d'oeuvre du lattis as* 1 -; de l’emploi des pannes 84 pose 
des pannes faîtières ao fc * ; enduit -jointoyement des pannes en 
mortier 1 09 • j ensemble « 


— 




■ - — — ■ — ' ■ 


JSOMBRP, CI BE, 
? 

CHAPITRE IV. 

Couvertures en tuiles plates . 


ou 

terne total. 

ou tenta 
par mit. car. 




K 9 tm. Lrt tuile» ont on. A4 it hauteur rtOa. 18 de largeur; elle* (ont pWet 




Atec mortier , •tuvaat TuMgo Ju p »j « , tt arec 0 m. 08 de pureau. 




’ A R TIC LS 1 er . 




Couvertures en tuiles neuves, sur lattis neuf» 





. v 

40b, 1 0 




*7 84°* 
3 ^ 50 . 

68,55 







20670. 








0,01 08 

k. 

l, 87 

Main d’œuvre du lattis i43 h «5o; dn tuilage 543 k oo$ du 


1. 


93, a8 



65a 1 . 

69,90 





I.jio. 







1 , 

/ 



4 |00. 

4 i » 1 7 



0.98 

0,0 it >5 



Main d'œuvre du lattis 54 b * 5 du tuilage io6 h -5o; du service 


A. 

189,75 

k- 

3,i 1 


11,70 



93,55 

i3,84 
5 0,69 

•a r. 

O,O 230 

k. 









m. a, 

o,5o 

4 . 

60,00 

=Â 

Main d’œuvre du lattis io fc -; du tuilage 5o h *j ensemble, y 







( >4 ) 


f ; 


I ISOUIMF. , CL OE , 1 


SCRPACE. 



i 


tenu loul, 

p*rmi t. tar, 


»' 1 - 


mm 


U, 46 




« 


81,08 


U 


1 3,2 1 

Clous à lattes 

« 

1 B 

63,43 



0,22 

0 , 023 ?. 

Main d'œuvre d'échafaudage 4 **■ î du lattis 6 j du tuilage i8 fc -; 


». 

». 

du service des matériaux 8 h 5 ensemble 

« 

3<i,oo 

3 , 8-2 

Surface , . , . . 

376,83 





75,84 




8,65 

Main d'œuvre du lattis 84 K - ; du tuilage 391 *'• j du service des 


». 

». 

matériaux 1 58 $ ensemble 

« 

633,oo 

1,68 


369,53 



Main d'œuvre du lattis, du tuilage et du service des matériaux. 

« 

424,50 

1,64 





Main d'œuvre du lattis 20 du tuilage 90^5 ensemble 

« 

1 10,00 

i. 5 p 







a 5 oo. 

70,41 



335. 

9 , >6 


4340 




U 

33oo. 

76,04 

Kola. Loi toile* eroplojée* dan* ce»M npwi«*M ont O m. 2 C de kaateor , Om.l6 Je 




largeur et o en. 093 Je purc»o . 





16, 58 





1456. 


Main d'œuvre du lattis 5 fc *$ du tuilage 20 fc *$ ensemble 


r ». 

a5,oo 

(: 

« ,5 1 

ri 

. - ^ fai- 

N.\P 01 „ 

| 



T\ /y 

\<X A^J 






Surface. 

Mortier. 


— Digitized by Google 


Auticli a*. 

Couvertures en tuiles neuves , sur vieux lattis. 

Ai a. Dioi 1. ni un d'iruvre de cet eaeterluree e«t coropme celle de U dépote de* 
> ici Ile* iiilet el duclioil de celle* à réciuptojer , «prie Ut «voir purgée* de 
leur mortier. 

Surface. 

Main d œuvre, y compris celle du service des matériaux... 


NO JJ BUE , CUBE . : 

feint luUl. parnit-l. car 


Main d'œuvre des couvreurs ç>6 *>• , du service des matériaux 
et de l’épi uchement du mortier >45 k » ensemble....* 

Article 3 r . 

Échafaudage et découverte de vieilles couvertures. 

Surface..,.. 

Main d'œuvre des couvreurs 


Articii 4 # * 

Écrit page de vieilles tuiles. 

Nombre de tuiles 

Tenu des manœuvres ( au mille de tuiles ). . . 


CHAPITRE V. 

Couvertures en ardoises. 

KoU. Lee ardoite* ont om. xt d« Jouteur et « m, 16 de largeur. Elle* «ont poacec 
aiec o m. il de pureau. 


Articii x* r . 

Couvertures en ardoises, sur lattis de voliccs neuves. 


Surface. ...... 

Clous à volices. 


[18134. * 5,56 


( aG ) 




NOM BR F. 

, cnn, |j 


üj A. 







Clous à ardoises « . 

m f. 
u 

r 00,000 

iGg,i5 



6o455. 


Main d'œuvre des menuisiers. . 

« 

5 86,5 0 

0,83 

Idem des couvreurs, pour percement , équarrissage et ser- 




vice des ardoises, 099 ^ 5o; p r emploi des ardoises, 1011 1 *-5o j 



k. 

ensemble 

« 

i3n,oo 

1,85 





Main d’œuvre des menuisiers, pour pose do volices 

a 

i88,5o 

o, 5 7 

A b t i c i x a*. 




Couverture* cri ardoises neuves , sur vieux lattis. 









ai, 70 



Ardoises de o®- 07 de haul r , o® io de larg r eto®-o8 de pureau.. 

« 

1990. 

g. .70 



3 !)94- 

l84,tl6 



Main d’œuvre de l’emploi et du service des ardoises. 

U 

42,00 

>,»4 









Ardoises de o®-07 de haut?, o®- 16 delarg r et o ®- 1 1 de pureau. 

« 

5485o. 

:8,5a 

Main d’œuvre de l'emploi des ardoises, 865 j du service des 





a 

! 1 00,00 

i,58 





Ardoises deo™- 07 dehaul r ,o m - i6delarg r et o ra - 11 de pureau. 


^OO. 

75,76 


H 



Main d'œuvre de l’emploi et du service des ardoises 

- 

18,00 

î',87 

Surface d’un comble conique, à quatre pans........ 

1 55,ao 



Ardoises de o m 06 de haut 1- , o “• oo de larg* et o ®- 09 de pureau. 

« 

i 4 7 5 i. 

95,o4 


€ 

3o5oo. 

196,52 

Main d'œuvre du service et de l'emploi des ardoises , ce tra- 


va il ayant été exécuté dans la mauvaise saison.. 



3,3o 

■ i-î -y -JàU 


M 






CHAPITRE VI. 


Couvertures en bardeaux . 


NOMBRE, CUBE, 


tenu total. Ipar mit. ti 


Surface. 96,70 

Bardeaux de o »-a4 à 0 m ‘ a " dehaut r , o*- 08 à o “• 10 de larg f et 

de o m - 007 h o “• 009 épaisseur , et posés sur o “• 08 de pureau. « 11868. 120,24 

i- k. 

Main d’œuvre de l'emploi et du service des bardeaux,. ........ « 320,00 3,a4 


Surface 76,00 

Bardeaux ( dont 3400 de o m 24 de hauteur et de o “■ 14 de lar- 
geur, et 7888 de o 26 de hauteur et deo n -n de largeur) 
posés sur o Bl * 07 de pureau « 

Clous...*. « 


Main d'œuvre des menuisiers, pour les volices. ...... 

Main d'œuvre de l’emploi et du service des bardeaux. 


« 11288. x48,5o 

« 22749- 3oo. 

k. 

« 3t),5o 0,5a 

* 375,00 4 » 9 ^ 


j by GoogI 
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K imbc ro* 
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SECTION. 

FAÇON DES MORTIERS. 

CHAPITRE I". 

Coulage et foisonnement de la chaux. 


Chaux vive employée . i4o,85. 

Déchet * 10,0)8. 

Cube effectif de la chaux 124,17. 

Chaux éteinte , après le coulage 191,98- 

Cube du foisonnement 67,81. 

Tenisiles manœuvres employé» au coulage des i,|O m c -85, *. 

le service de l'eau étant fait par voitures 4 ^ b° 0 - 

w r. 

Chaux vive employée. * 9,35. 

Déchet o,8(i. 

». «- 

Chaux vive employée i,o3. 

Chaux éteiute , après le coulage i,63. 

Cube du foisonnement o,6o. 

Ayant éteint o«- e - o3'|i de chaux vive avec o® c -oo85 
d’eau douce , on a obtenu o “• *• 068 de chaux en fleur qui, 
par l'addition de o n, e o5i d'eau douce, et après la tritura- m . e. 

lion, ont prod», en pâle d’une certaine consist. , le cube de o,o46. 

Axant éteint o ro * c * o34» de chaux vive avec o m c - oo85 
d'eau de mer , on a obi. o « «* 074 de chaux en fleur qui , 
par l’addit de o *• c - o4^4 d’eau de mer, etaprès la ti itura- 
tion, ont prod', en pâle d’une certaine consist. , le cube de o,o.|8. 

Ayant éteint o* *• o34» de chaux vive avec o“-«- 008 5 
d’urine , on a obt. o m c - 086 de chaux en fleur qui , par 
l'addition de o 0484 d'urine, et après la trituration, 
ont produit , en pâte d'une certaine consil,, le cube de o,o5i. 


Chaux vive employée. 
Foisonnement 


o,i45. 

o,io3. 


0,o4?. 




CHAPITRE II. 

Comjtosition des mortiers . 


w Article 1 er . 

Composition des mortiers avec chaux éteinte. 

Mortiers dosés de 1/4 chaux éteinte et de 3/4 autres matières. 
Chaux éteinte o m c - oo85 ; poussière de pierre de marbre , ciment 
de tuileaux et sable de mer , par parties égales , o m *<-oa55 ; ens. 
Mortier produit, après a *> de trituration par un manœurre. . •• » 

Chaux absorbée 

Mortiers dosés d’un i/3 chaut éteinte cl de a/3 autres matières. 
Chaux éteinte o *• «• oo85 $ sable de mer o « s- o i 70 j ensemble. . . 

Mortier produit , après i de trituration par un manœuvre 

Chaux absorbée. ....... 

Mortiers doses de a/5 chaux éteinte et de 3/5 autres' matières. 

Chaux éteinte o “*«• 5i ; scories de forgea, ciment de tuileaux et 

sable de mer , par parties égales , o ,n - c - 77 $ ensemble 

Mortier produit , mesuré après une longue dessication 

Chaux absorbée 


Mêmes matières composantes que celles de l'article précédent. .. 

Mortier produit. 

Chaux absorbée 

Mortiers dosés de i/a chaux éteinte et de i/a autres matières. 

Chaux éteinte o " 1 *■ 5i 5 ciment de tuileaux , scories de forges cl 

sable de mer, par parties égales, o n *- *• 5i j ensemble 

Mortier produit 

Chaux absorbée 

m. 

Mêmes matières composantes que celtes de l'article précédent. . . 

Mortier produit 

Chaux absorbée 

Chaux éteinte i»« e - 5 cendrée dç chaux , scories de forges, sable 

de mtr, par parties égales, 1 ; ensemble 

Moi lier produit 

Chaux absorbée 













Article a». 

Composition de mortiers avec chaux coulée depuis long-tems 
et durcie ci avec chmx vive, mêlées. 

Martien dosés Je ICO parties de chaux éteinte et de 6l Je selle de mer. 

Chaux coulée o, 5 oi 

Chaux vive o B * «• 7a; celte chaux, suif* les résuit. | i,l>3 
n®» a et 5 , a dû prod., en chaux éteinte, le cube de i,i 3 j 
ÎSable.. ' 1.00 


21. Mortier produit 1,90 

22. Chaux absorbée ....... o ,-3 

23. Tenu employé pour les manipulations 

• 1 

Mortiers dotés de IOO parties de ekêmx éteinte ri Je 56 de salle de mer. 

m. . 

Chaux coulée o,(i 5 | 

Chaux vive o»' *• •ja et, en chaux éteinte, comme / 1,78 

plus haut; i,i 3 i 

Sable f • ... p ...... 0,09 


14 * Morlicr produit « 4)4 

25. Chaux absorbé«% ..... 

aG. Tems employé pour les manipulations * , . 

, Mortiers dosés de l OO parties de ckesut éteinte et de 53 de ssslle Je mer. 

Chaux coulce i,oo» 

Chaux vire 1 m - *•*» et, en chaux éteinte, comme J 2,91 

plus haut » ... 1,91/ 

Sable i,53 

444 

a j. ' Mortier produit. ...... 3 ,io 

28.' Chaux absorbée 1,34 

39. j Tems employé pour les manipulations • • 











I 

^ Ci-. . ■ ! e 





Hc 



Articl* 3*. 

Composition de mortiers, arec chaux vive, suivant la toi.!. 
méthode de &J r Fleuret. 

Mtsrtitrt dotes de 100 petites Je «-feu te et de 346 d'eutrts mstières ' ~“ 

■». fi * *' 

Chaux vive. ...... ... * 0,60 

Déchet.... 0,08 u « 

Chaux employée o, 5 a 

Cendrée de chaux o“- r - yoj sable de mer o ra * «* 90 $ en». 1 ,80 

a, 3 a 

Mortier produit ..... . 2,1 a « tt 

Chaux absorbée o,ao “ « 

Tems employé pour 


Tamisage de la cendrée, mesurage de la cendrée et du 

sable, et façon des bassins 

Recouvrement et entretien des tas, pulvérisation de la' 


■ 4,00 

1,89. 

3 , 5 o 

i ,65 

5 o, 5 o 

a 3 , 8 a 

1,00 

«47 


27 , 83 


Mortiers dotés de ZOO per lies de chôme et de 338 (f maires maiiiret. | 

*»• *• I 

Chaux vive 1,19 

Déchet. 0,09 « 

Chaux employée i,io 

Sable de mer 3,7a 

4,82 

Mortier produit 3,97 « 

Chaux absorbée * o, 85 ^ « 

Nota. Le cube del'eau employée pour l'arrosage et 
la trituration des matières composantes est de. .... . 1,02 



'•v. 








IJNmmi 
de» 

HrcMiltai*. 


46. 

47- 


48. 

49* 


5o, 




Tems employé pour 

Mesurage, extinction et purgement de U chaux 

Mesurage du sable et façon des bassins 

Recouvrement et entretien des tas, pulvérisation de laj 
chaux et trituration ... .................. . 

Rangement et mesurage du mortier produit 


Mortier» daté» te 100 partir» à» chou* H de 3x7 d'amtre» matUrrt. 

Chaux vive. ................. 6,66j 

Déchet v .« & o,53 

Chaux employée 6,xoj 

Cendrée de chaux 10 " *o3 j sable de mer io™* <o3j 
ensemble ao,o6 

* »6,'9 


*r94j 


Ut* 

53. 




Mortier produit. . , 

Chaux absorbée. . < 

Tems employé pour 

Mesurage , extinction ebpurgement de la chaux, 

Tamisage de la cendrée, mesurage de ta cendrée et du| 

sable , et façon des bassins 

ReconvremçiW et entretien des tas, pulvérisation de la' 
chaux et trituration ........ 

Rangement et mesurage du mortier produit. 

tl or tiers dosés de lOo parties de ekeux et de 2t6 d'entre» metiirer. 

Chaux vive employée » a3,oo| 

Déchet. >,55 

Chaux employée a T ,4 J 

Cendrée de chaux i > 5o; sabl.de nier 34"*’ 90; [ 

, eusejuh Le ,.t « 4®»4° 

ir* ■ 67,45 

, Mortier produit 54,3° 

# TIwuj.v absorbée. .... ,j3,55i 

, nsi, g tTîfrrffitn T.r T ■ — ' 




>1,7°{ 3 >1° 
i,4o 


6a, '8 

3,10 


54.50 

60.50 

56a, 00; 
ao,5o! 


' 

>>• 



«U 

• » cU'i» 

"J.» 

mité»*. 

1. r h.uÉ^f 

T.T. , 


eo,£»].jeej 1 

| I* drtbll 

J. axant». 

*■ ■ a !*'W J0 -ï 


1 5,8i 

0,86 




«5 


9,34 

s,6o 

0,88- 


o,Or,)fi: 


a 9<?9 


r,o(!'4 


0,8878 










Tcms employé pour le* manipulations. . 


J iartîtu Aotts J. IOO yttrlm Je çk**z «I Je ae» i'mtrtt mntiini. 

Chaux vive 

Déchet 


Chaux employée. 


Mortier produit 


Chaux absorbée 


A T o ta. Le cube de Veau employée pour l’arrosege 
et la trituration des matière* composantes est de. . . . 


• \ 

• •» - “ 
* m ' 


Tems employé pour .T 

Mesurage , extinction et purgement de la chaux 

Tamisage de la cendrée » mesurage de la cendrée et da 

sable , et façon des bassins #V 

Recouvrement et entretien des tas, pulvérisation de la 

chaux et trituration. . . . . . ;f 1124,75120,7 1 

Rangement et mesurage du mortier produit. « .| 3 o.oo| 0,55 


Chaux vive * 2] 


Chaux employée 

Cendrée de chaux 9®* c * 55 ; sable de mer 38 "• c 35 j 
ensemble ; 4 


Mortier produit 


Chaux absorbée 1 










Wauhaii. 


| tn#i»nç« ] 

[•a «iMufUI 


Terni employé pour 

Mesurage , extinction et purgement de U chaux. . . . . . 

Mesurage du sahle et façon des bassins. ! 

Recouvrement et entretien des tas, pulvérisation de la 


chaux et trituration 

Rangement et mesurage du mortier produit 


Même dosage ei mêmes matières. 

Cube du mortier produit ........ . L . 

T ems employé pour les manipulations 

Mortier t do ut de IOO parut s de chaux ei de 300 d'ouïr ci me tic-ret. 

Chaux vive , déduction faite du déchet 

Cendrée de chaux i “• c - 60 ; sable de mer i “• c - 60 j 
ensemble. 


Mortier produit 


Chaux absorbée. 


Tcms employé pour les manipulations 

Même dosage. * 

Chaux vive, déduction faite du déchet. 

Cendrée de chaux o"- *• 9*5 ; sable de mer i m> e - 
ensemble. 


Mortier produit 
Chaux absorbée . 


Tems employé pour les manipulations 


_ '\’k 




Tui 

faut. 

par 

01+1. cuW 








( 3 : ) 


r 



T K 

M S 

fhanl pria pour uailé le cïIm J 

îlunirrû» 

des 

reiuliJU. 

• 

Tems employé pour 


nul. 

P** 

«fc.cai*. 

d# 

U 

HT. , 

U ÜrUl 
«i« d. 

d*« 

maiidr.* 

1 * maiw« 
produit 

••1 da 

da 

la rHi.lt 
ampl oji,, 

U [ 

f, ‘ .-or». 



’ k. 

k. 

H 15 

*, e. 

« 1 . f. 

et. f. , 



Î’Ü» 

*> 5 9 




Recouvrement et entretien de* tas, pulvérisation de la 

i5,oo 






°»79 







,00 




79- 

M&rtitn dosés de ICO pertitt dr fkeaJC H de I?5 d'aot'ts maiiirtl. 


.,46 




80 . 




■ 

o,o5oo 



81 . 

Chaux employée. .... 
Satie de mer 

Mortier produit 

•Ai 

4,33 

c fc ao 

6 ,o 8 


« 

• , 



8 a. 

JL 

Chaux absorbée . • . • « 
Tems employé pour 

■ 

« 

• v* 

.3,, 5 

« 

3,36 

a 

■fii 

0 , 19.5 







.Recouvrement et entretien des tas, pulvérisatron et tri- 







5,oo 

0,83 





* • . ° • 





83. 

Mime dosage. 

m 1 

Chaux vive , déduction faite du déchet • • • 

Cendrée dé ch^ux o® e - 1 8 i 'sable délner o® «*66 

“a $9 

p,84 

i,3a 

i,ro 

0,11 

• 4 

36,00 


a 

( 

y \ ' ■ 

84 . 

85. 

Mbrlier produit .... . 
Chaux absorbée. .... 

• 

« 

c 

ao ,66 

« 

■ 

18 ,: 8 

c 

« 

0,8333 

• 

o,4583 


. ■' <. 

— • - - ■ ■* ■ ■ ■■■■»■ - 

_ 










;i 



I» <*tkw 


Mortier produit 


Chaux absorbée. 


Tems employé pour les manipulations 


Êi or tiers doses Je ÎOQ parties de chaux ét de I4O d'autres mittières. 

Chaux , déduction faite du déchet. - 

Sable de mer 


Mortier produit 


Chaux absorbée 


Tems employé pour les m^pipülatiorçs 


T E H S Etant pri» pour unité le cube 


Mortiers deses de T 00 perliez de chaux et de 1(56 f autres matières 


Chaux viye , déduction faite du déchet 0,78 


Cendrée de chaux o m * c afi; ciment de tuileaux 
1 «■•«. 04 j ensemble. . . i, 3 o 


Mortier produit 1,97 « 


Chaux absorbée o # n « 


89. Tems employé pour les manipulations 35,1017,8a 


Meme dosage. 

m. e . 

Chaux vive, déduction faite du déchet.. . 1,19 
Cendrée de chaux o m - c *49 j sable de mer 1 m c 99; 


ensemble #... 






Numéro»! 


réinluti. 


if or tU r s doits de J 00 /ter t Set de cheux et de 1 33 d'autre i metürer. 


Chaux vive, déduction faite du déchet 
Sable de mer « 


Mortier produit 


Chaux absorbée. 


•partiel de cAdiur et de 11 5 d'euirei matière*. 


Chaux, déduction faite du déchet 


Mortier produit, 


Chaux absorbée, 


p, so £3 


Tems employé pour 


Mesurage , extinction et pwgmnent de la chaux 

Mesurage du sable cl 'façon dès bassins. 

Recouvrement et, entretien des tas, pulvérisation de la 
chaux el tt iluialioA. . ............ 

Rangement et mesurage du mortier produit. . 


Digitized by Google 
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RÉSUMÉ • 

des expériences Jattes sur la façon des mortiers et des résultats fjui en ont été obtenus. 

1® Déchet delà chaux par défaut de cuisson, ou de qualité des pierres. 

Le mitre cube de chaux, étant pris p r unité. — N ot des résultats : i , 4 , 3 j), q 3 > 4 7 » ^ 1 * 55 » 5 g, 76, 

80 et un 

a® Foisonnement de îa chaux. 

Le mitre cube de chaux vive étant pris pour unité. — JV 0 * des résultats : a el 5 .. ......... . 

3 ° Main d’œuvre du coulage de la chaux, le transport de l'eau étant fait par voilures. 

Par mètre cube de chaux vive. — K lt des résultats : 3 . .•.••••••••••. 

4 ° Absorption de la chaux. 

Le mètre cube de chaux étant pris pour unité, le mélange en absorbe : 

La chaux , employée éteinte , entrant dans le mélange , dans la proportion (approximativement) 
De 1/4 à i/a du cube des matières compos., n ot des résultats ; 8, 10, 13, * 4 » 16, i8el 20... 

De 5/8 à a /3 d'idem n ot des résultats : 22 , a 5 , 28, 3 1 , 34 et 37 

La chaux, employée vive , entrant dans le mélange, dans la proportion (approximativement) 

De 1/4 du cube des matières compos. , n°^des résultats ; 4 1 » 4 ^ e * 

De 1/3 d idem n at des résultats : 53 , , 61 , 65 , 68 , 7 1 , 74 et 85 . . 

De a /5 d'idem n ot des résultats; 78, 82, 88, 91,94» 97 » 99 . *°3 ot 100. 

5 ® Mortier produit. 

Le. mitre cube des matières composantes étant pris pour unité , le mortier produit est de : 

La chaux employée éteinte, entrant dans le mélange, dans la proportion (approximativement) 
De i /4 * 1/» du cube des matières compos, n ot des resulluts: 7* 9, 1 1 , \ 3 , i 5 , 17 et 19. . . 
De 5/8 à 2/3 • d idem n°* des résultats t Vr , *4 » *7 » 3 o , 33 et 36 . . . . 

La chaux, employée vive, entrant dans te mélange, dans la proportion (approximativement) 

De 1/4 du cube des matières compos. , n ot des résultats : \o , 44 et 48 . .... 

De r /3 d’idem n° * des résultats : 5 a , 56 , 60 , 64 , 67 , 70 , 73 et 84 . . 

De a /5 d’idem n ot des résultats : 77, 8 1 , 87, 90, 93, 96, 98, 10a et 1 04 

6® Main d’œuvre de la façon de ces mortiers. 

Par initie cube . — des résultats : a 3 , 36 , 39 , 3 a, 35 , 38 , 4 a * 4 ^> 5 o, 54 . 58 . 62, 63 , 66, 
* 69,7a, 75, 79, 83,86,89,92, 95, 100 et 106 


Réduite 


té* : ! * .1 


163 Kecto. 75 de cksrboo de terre.. 
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SECTION. 

MAÇONNERIE. 



CHAPITRE I". 

Taille tic pierres . 


An tic ir* I er . 

Taille Je pierres d'appareil tirées des marbres dits de Stinlal et 
de la Colonne Napoléons, 

F vit T.c inrtr* cub« de res martres pèse a 65 o «2730 Lit 

Assises réglées de revêtement de quais et jetées. 

J fêté. Le* pierres èbanrhées , à U carrière / i o 1H C4 du paiement . des Utt et «let 
jviqts à jaülcr , rUieiil d»p. ires sur Tapparvil réduit de oin, 6i. 


no pierres qui cubaient, avant la taille, 38 m *« 66 ont été réduites 
parla taille, au cube de 35 ra - «-oijcequi porte .approximativement) 
le déchet au dixième. 

3° Taille de paremens [ciselés au pourtour , et proprement piqués. ) 

Surface de parement de *3 pierres et tems de tailleurs , . i6/5o 33i,3a 

Jdem de 1 i idem idem . . . , v 6,14 140,75 

J dan de 5 idem idem..,, 3,18 63,-5 

3° Taille de lits et joints [piqués grossièrement. ) 

14 pierres. — Surface des lits i6 ra - 1-7 3 , des joints 3«- $• 87 ; fns. no, 60 

Tents de tailleurs. .... « i38,i8 

11 pieires. — Surface des lits 85, des joints 3 4o> cns - *7,34 

Tems de tailleurs. ...y, « 83,75 

5 pierres. — Surface des lits 6 m 1 26 , des joints 1 “• f* 58 3 cns. 7,84 

Tems de tailleurs. . . . .. « 33,75 

Nota. De la compar on de ces surfaces 36 «n. *• 84 8 «* 1- y4* 

il résulte que celles de (aille des lits el des joints ont été , 
enlr elles , dans le rapport de 24 à 6. 
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4 ° Taille , au parement vu. (les paremens étant ciselés au pourtour, 
et proprement piqués*} 

46 pierres. — Surfaces (des lits 48 m ** 8a, des joints i 5 5 (>), 

des paremens 

Teins de tailleurs. . * . . 

28 pierres. — Surfaces (des lits 35 i 3 , des joints 6“«i 35 ), 

des paremens 

Tems de tailleurs. . ......... .. 

22 pierres. — Surfaces (des lits 28” i* 02, des joints 7 “• 1 84 )» 

des paremens ,. 

Tems de tailleurs . . 


Xota. De la compar 0 " de ces surfaces 1 1 1 «• «!• 97 29 "»• i- 78 

il résulte que celles de taille des lits, des joints et des paremens 
ont été, entr'elles, dans le rapport des nombres 24, 6, 10. 


Joints de pierres de socle. 

Nid. Ce» pi«rre», île grande» Jimemioot , «| ébauchée» b la carrière . à o m. ©7 de» 
joint», ont été proprement piquée» , et le décati relatif «cette taille de joint* * été 
d’un «iiiècne. 

i** expérience. — Surface et tems de taille 

2 e Idem. — Surface et teins de taille 


Paremens de pierres de socle, taillés très-proprement à la pointe et 
au ciseau, après avoir été soigneusement éb&ucJtcs à O m 0 1 du 
plan de ces paremens. 

Surface et (cms de taille 


Dalles de couronnement d'un mur de terrasse. 


Nota. Ce* dalle* ont été piquée» Irèo-proprement et eiceléc» *u pourtour ; an y ■ 
«Tailleur» formé , daiw U tare Loriiontale île leur p.rnnent tu , tar toute leur 
longueur , *nr on. 05 «le largeur et On. c3 de prafondrur , et pourfencatiremcM 
«Tuoç barre de fer , une rainure dont le» f.ce» «erlicale» ont été sciée» à U petite *cie, 

Surface et tems de taille. . t 


Faces et pourtour de deux meules de moulin. 

Surface et lems de taille (qui a été faite très-proprement ü la pointe 
et au ciseau; 


scarAct 

OU 

culte. 

Tem» tout 
OU 

cube total. 

T m». 

Ou t ub« , 
pirmèlr-ir. 

». f . 

ft. 

h. 

22,07 



u 

>oo8,3o 

43,70 

I2,?0 



« 

521,00 

41,01 

11,86 



N 

47,03 

470,00 

36,55 

• - 

» 


26,28 

406,75 

■5,47 

» «,10 

18, 5o 

■Î,4' 

3,21 

80,75 

s5,i5 

fr 

>•.'9 

58t,i5 

33,8 1 

15,73 

5 10,00 

31,4» 
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IÛ»»AC* 


par ait. c*r: 


Articl» I er . 

Pavages sur forme de mortier. 

Parage , en pavés de grès , dits de ville, et au nombre de 4*oo. 
Cube du mortier employé 

V 

Main d œuvre des maçons aa8 t - ; service de« matériaux x >4 ! 
ensemble. * 


Pavage, en pavés de grès, dits de ville , et au nombre de uSo.. .» 

Cube du mortier employé 

Main d'œuvre d'un paveur (ouvrier très-actif) 

Pavage, en carreaux de terre cuite, A 6 pans, de o^-ot^? de 
rayon et de c6téeldeo°**n- ou de surface, et au nombre de i633. 

Cube du mortier employé 

Main d'œuvre des maçons 63 j service des matériaux 3a h j ens . 


0,02 1 

I. 

a,5o 


Pavage, en mêmes carreaux de terre cuite. ................. 

Cube du mortier employé 

Main d'œuvre des maçons , a î ^5 j service des matériaux 1 1 V a5 
ensemble 


A i Ticti a*. 

• Pavage sur forme de sable. 

Surface 

Main d'œuvre des paveurs, non compris service des matériaux. 


Surface. ........ ............. 

Main d'œuvre des paveurs. 

Service des matériaux. 

JVt>f«. L'uo |MTC«rt * f**t . dan* IVté . et Oit haLiluelIrmeat , Jan» celte mîk>q , 3 
mètre» cure» Je pire à Ibcnre , oui* cct ontrter cet Je force p«a ordinaire. 
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Rejointoyemens de jetées et de quais, 


Rcjoinloy entent de vieille maçonnerie, en moc fions es sim iUês,y compris 
le regarni, au moyen de tuileaux , des joints trop ouverts. 


XûU. Dân» tliaquo mitre c«*é de parement de' cette nnçrnneric . U longueur 
d^Teloppe'e Je* juta U de lit e*t de l3 tu. , et celle de* j-oiau aonunt de 5 m. ÜO ; 
U largeur de ce* joint* «t de O tu. o3. 


Maçonnerie de moellons essémillés, les maçons ayant fait le service 

des matériaux ........ ....... 

On a employé, par mètre carré, le cube de mortier de 


Maçonnerie de moellons essémillés .............. v . 

Cube du mortier employé . . 

Main d’œuvre des maçons îaC^-j service des matériaux 116 * 
ensemble 


Ma connerie de moellons essémillés. 
Cube du mortier employé 


Maçonnerie de moellons essémillés 

Cube du mortier employé 

* * 

Main d’œuvre des maçons 4^^ h ' ; service des matériaux 34y h 


Maçonnerie de moellons essémillés 
Cube du mortier employé. 


Maçonnerie de moellons essémillés. . 

Cube du mortier employé 

Main d’œuvre des maçons et service des matériaux, 





T«m« . 
oa cuL* 
par mit- O 


Miçonncric de moellons essémillés 

Cube du mortier employé • ♦ 

Mi, in d’œuvre des maçons et service des matériaux 

0 

Maçonnerie de moellons essémillés 

Morlier employé . ; 

Main d'œuvre des maçons , non compris le service des matériaux. 


Maçonnerie de moellons essémillés. « 

Mortier employé 

Main d'œuvre des maçons , non compris le service des matériaux. 
Amen a*. 

Rejointoycmcns de maçonnerie neuve en moellons essémillés : 

Surface» .7\ 

Cube du mortier employé .......... «v. .............. 

Main d'œuvre des maçons. 

Articlj 3». 

Maçonnerie en briques. 

Sut face 

Cube du mortier employé i . ........ ......... 

Main d’œuv/e des maçons, les matériaux étant à pied d'œuvre. . 

. ' . * ’ • * 

Aiticsk 4** 

Maçonnerie en pierres do taille . 

Maçonnerie neuve, la longueur des joints horisontaux éiant de 
m • So.et celle des juiuls verticaux de a55 “* 3 1 . 

Cube du mortier employé » 

Main d’œuvre des maçons, le mortier étant & pied d'œuvre 

Vieille maçonnerie; la Hauteur réduite des assises étant de o"»- 3o. 
Cube du mortier employé... ...... „ 




„ Maçonnerie en gros libages posés de champ. 

Surface , la longueur développée des joints en travers et de ceux 
horizontaux étant de 271 J * o 5 , leur largeur réduite 4 ? o» o 3 
et leur profondeur réduite dou)“ a 5 , et ces joints ayant été 
remplis d'abord par un coulis tlë mortier 

Cube du mortier employé. 

Main d’œuvredes maçons 799 h ; service du mortier, etc. 55 o** 75 ; 
ensemble. 


* j 

Démolition de vieille maçonnerie . 

Démolition , avec pioches , pinces el coins, *du musoir d’une jetée 
et transport à un relai des matériaux en proytnans. ........ 

Main d'ccuvre des maçons ÏT. 

Idem des manceuvres 


Maçonnerie en pierres de taille. 


Reconstruction d'une tête de jetée. — Pose des pierres de taille de 
0 “• ’ji d'appareil réduit. — Parement vu et développé. ...... 


Pose de l’assise de couronnement de la même tète de jetée, lea 
pierres ayant 1 m • o 5 d’appareil téduit (le travail ayant été 
extraordinairement pressé, el les ouvriers encouragés par des 
indemnités.) 

Parement va et développé. .. s • 


Pose d'assises réglées de revètemens de jetée j appareil réduit 
o 60 ; parement vu « « 
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SVAVACS 


Pore* d'assise* réglées de revèlemens de quais; appareil réduil 

i *• oo 5 parement vu * 35 ,od 

v 

A ota. De* atlrclifmens particuliers qui ont été tenus sur la pose 
des 18“ '*■ î- 83 ci-dessus , il résulte que la pose dc- 


10 »■ s- 98 , sur l’appareil réduil de 0 9S , a été laite en 
'47"'1 io, idem deo»- 85 , idem.... 

33 1- ^4 1 idem de o **• 80 , idem. . . . 

5i ™- S* iS» # idem de o “• 7 e , idem.,.. 

■ 44 “' 8 S> idem de 0 m - Go, idem... 


Il parait qu’on pourrait indnire de ce» expériences, si elles avaient 
été plus étendues, qu’il faut, poûr la pose du métré carré, 


Sur l’appareil réduit de o v- 90 lt 1 m - 00 

Idem de 0“- 80 il o “• go , 

Idem de 0 “• 70 à o 80, • 

Idem de o “■ 60 à 0 “ 70 , ’ 

Idem deo “• 5 o à o m * do , 


5 k. 00. . 
4 k ôo.. 
4 l ' 00 . . 
3 k. 5 o. . 
3 L 00.. 


CHAPITRE VIL 

Maçonnerie en tnoëllons provenons <Ie roches d'un faux 
grès très-dur , etc. , et maçonnerie en brigues. 

Maçonnerie grossière , en moellons, de fondement des murs d’un 
magasin ; 

Mortier employé 

Main d'œuvre des maçons, le service des matériaux non compris. 

Maçonnerie , en moellons , de fondement d’un mur de clôture . . , 
Main d’œuvre des maçons, le service des matériaux non Cdmpris. 


Mi] 




( s i‘ r ) 


•* 


,Tem* total 

Trn*», 


CUBE. 

ou 

«a cube , 

* • 


ciüm total. 

p»r tutrl. cub, 

Maçonnerie , en moellons , de fondement d’un mur de clôture. . 

1. «. 
>*,°4 



Mortier employé 

«c 

3,o5 

0,253 

Main d'œuvre des maçons, le service des matériaux non compris. 

« 

76 ,So 

6,35 

Maçonnerie , en moellons , de fondement de deux contreforts.. . . 

5,74 

* 


Main d’œuvre des maçons , le service des matériaux non compris. 

a 

»7/°° 

4/7° 

Maçrnnei ie, en moellons , de fondement de murs de o m 65 d’épais*. 

55,83 




f 

• 

12 , 5o 

0,224 

4,35 

Main d’œuvre des maçons, le service des matériaux non compris. 

a3,,5o 

Maçonnerie, en moellons, def^rni.auderri?*redechaînesen pierres 
de huile, lo service des matcriaux f non compris 


199 , 5o 

6,82 

»g,»5 

Maçonnerie , en briques, de garni au derrière de pierres de taille 
•de tète de jetée et, en moellons, de noyau de ladite tète de 


k ■ 

V 

jet*?., le mauvais tems ayant souvent contrarié le travail, le 


service des matériaux non compris 

»97-»7 

2Tl5,00 

7 .'* 

Maçonnerie , en lîbage» bruts , pour la base des fondemens, en 
litages grossièrement débru lis . pour la liaison du parement par 
«deux chaînes bunsen talcs , et «lu re^le en moellons (ceux du 
paremèni seulement étant essémillés', d’un mur de Càle de 36™ de 
longueur et de 4 “• de hauteur réduite 

Moi ter employé. • ••••. t ... . 

397 / 50 

f 

87 , 4 * 

•* t. 

0.394 

Main d’œuvre des maçons, le service des matériaux non compris. 

« 

i3^7,î5 

4.43 

Maçonnerie, en mordons , de voûte et de reins de voûte, le 
service des matériaux non compris 

49,00 

245,00 

5,00 

Maçonnerie, en moellons, essémillés, par assises peu soigneu- 
sement réglées et de o“- 70 de largeur, de deux contreforts, 




à deux pareiueii* vus. ...... v . 

33, 9 3 



Mortier employé.. 

« 

i3,c3 

0,384 

Main d’œuvre des maçons, le service des matériaux non compris. 

« 

3j4,5o 

9,56 


. 



Ll . — - -, . .. ^ - 



» — — i»- 





* 200,25 


a. 

8,46 

A. 

3 * 2,00 

*o3,oo 


Maçonnerie , en moellons essémillés , par assises peu soigneusement 
réglées et de o 6o de largeur , d’un mur de iaçade de magasin , 
h deux paremens vus. 

Mortier employé.» ....*. 


Maçonnerie par assises peu soigneusement réglées et de om. Go de 
largeur, en pierres esséin il lées, d’un mur disposé suivant le plan 
d’un octogone, pénétré par 4 croisées et une porte, le revêtement 
de ces 5 cuver ture&éiunt fait en briques et ceintré par le haut. . 


Mortier employé 

Main d'œuvre ^es maçons. .......... 

Approche des matériaux à 10 mètres. 


Maçonnerie par assises soigneusement réglées et de o m * 5o do 
largeur, en moellons essémillés , d'un jm |r de clôture à deux 
parement vus, avec socle et chaperon nement dont les moulures 
sont .tracées par pans coupés (à ces sujétions étant ajoutées celle 
de la pénétration de 4 portes et celle de laccolement de sept 
pilastrev engagés) 

Mortier employé 


Main d’œuvre des maçons (ouvriers peu actifs), le service des 
matériaux non compris 

Maçonnerie, en moellons essémillés, par assises soigneusement 
réglées et de o "» 48 de largeur , d'un mur dé clôture , à deux 
paremens vus 

Mortier employé., 


Main d’œuvre des maçons .*. . 

Approche des matériaux à io mètres, 


i63,5o 

* 


*3,5 1 


Maçonnerie de voûte de Jour . 


Nota, La reconstruction de la voûte d'un four, la maçonnerie des 
rives exceptée, a exigé, pour l'emploi de 3455 briquettes 
(de o “• aa, o™* n et o“* o3) , de maçonl. 



NA POLI 


Charpente d 'étalUssemens hydrauliques* 


A a t iql i ï**. 

Charpente eT une es façade d’ enceinte et de conlrebulie d’un Jort en bois. 


Travail fait sur les chantiers . 

Choix des bois, approche b to mètres , taille , assemblage , 
désassemblage, numérotage el transport b 5 mètres. 

i6 fermes intermédiaires, (pi. i >Jj$. 2 e/ 4 ) * •* ’ 

Nota. Les aa55 h - 5o ont été employées ainsi qu'il suit : 

Pour choix des bois, approche b io mètres et mise en i. 

chantier 557,5o. 

Pour taille et assemblage. t4°a»»3. 

Pour percement des trous de boulons' tGi,6i. 

Peur désassemblage , numérotage et transport i 5 mètres j 34,*G. 
ai grandes fermes, {pl. i t fg- t et 4) - • 1 

Nota. Les on * ^ employées ainsi qu’il suit : 

Pour choix des bois, approche à io mètres et mise en *. 

chantier 684, 1 5. 

Pour taille et assemblage «4<>4,5o. 

Pour percement des trous de boulons. • ....... 174 » 5o. 

Pour désassemblage, numérotage et transport à 5 mètres - 204 , a5. 
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SECTION 

CHARPENTERIE. 


T «si total | Tant» par Jl 
pour laitle . roètr* cuUf ,"*■ 
MioabUge Jntlr* carrédl 



r 


( H ) 


7 - 

8 . 


9 - 

10 . 


i3. 

> 4 - 



Travail fait sur place. 

i® Récépâge , h un même niveau , par 2 charpentiers montés sur 
des échafauds volans , de la tète de 45 pieux, chacune de 
o «®- <i- 1407 ; 

a° Sciage par deux scieurs de long, de 45 entes de pieux et de 
poteaux, chacune de o“*î- 543 

3 ° Levage et assujettissement : 1® des 37 grands bracons moisanls 
des fermes, des 21 petits bracons moisanls des grandes fermes 
et des 37 contsefiches hautes 

2® Dm reste, ou de la partie inférieure de la charpi* des 3 - fermes. 

4 ° Taille sur place, levage el assujettissement de 8 demi-fermes 
composées, chacune , d’un poteau de face, dcsollcs basses moi- 
santes, de contrefiches moi santés entre le poteau de face cl le 
pieu de 2® ligne, et de*contref)ches inoisantes entre le pieu de 
2* ligne et le poteau de face d'une ferme de la charpente du fort, 
ces bois étant de même équarrissage que ceux correspondais 
des 37 fermes 

5 ® Taille, levage et assujettissement des 4 éours de ventrières. . . 

Jhfsitnid. u 

Cube total de la charpente; 

Tems total employé 

Terus par mctre cube, par un seul homme ; 

Ailachcmcns particuliers. 

i® Percement, sur le chantier, de 856 trous de bqulons de o"»- o 4 
de diamètre, et ayant ensemble de longueur 

2° Façon de 75 joints d'abouts de ventrières, chacun de i m -o 5 
longueur et de o m - 27 hauteur. 

3 ° Façon de 37g enlailles de ventrières , chacune de o®»* 33 lon- 
gueur , de o«®- 23 largeur et de o«®* 06 profondeur 


rarfaoc « 


6,33 

> 4.44 


Tenu total 
pour taille, 
■»cmblag« , 

•te. 


85 , 3 .} 

8 >.97 


1 32,44 29*0,43 
162,38 2773,53 


*0,1 3 | 628,68 
4 2 >35 1945,90 


35:, 3o 

« 1 3 i 59,75 


406,70 


a», f. 
21,26 


3 79 


336,u 

154,67 

4io,o8 


Tenu par 
mètre cube , 
cuèlre c*rr^, 




« 3,48 

3,4° 


. 3,05 

17,08 


3i,>3 

45 ,i »5 


36,83 

o,83 

t 

7,38 

1,08 


( 55 ) 


CVS* • Tenu toUl Trni» par 
an pour taille , 0 »Hr# cibf , 
•txrface , M«mbUge , mètre ferre, 
eu. etc. eiç. g 


Article a*. 

Charpente d’une estacade à claire voie pour le halage. 

( P' ■ ",fg- ' 7 -) 

Travail fa[l sur les chantiers. 

i® Façon de 67 fermes: choix des bois, approche k 20 mèlres, 
taille, assemblage et transport à 5 mètre», des fermes assem- 
blées sur le plan incliné d'une cale où elles étaient mises à flot, 
pour être conduites au lieu du levage ...... 


m. *. | »• ' ». 

219,75 14871,00 22,17 


a® Façon des chapeaux, ventrières et poteaux de remplissage de 
ladite estacade, ainsi que de ceux du quai plein, art. 3 e , choix 
de» bois , approche à 3o mètres , taille , assemblage, désassem- 
blage , numérotage et rang memeut à 20 mètres 

Travail fait sur place . 

i° Récépage, à un même niveau, par a, 3 et 4 charpentiers 
moulés sur des échafauds volans , de la tète de 8a6 pieux , tant 
de ladite estacade que du quai plein, article 3 e , 'chacune de 
o ra 'i> ia5. ...» ut. 

a® Sciage par deux scieurs de long , dè 1 35 joints d’ente de pieux 
cl de poteaux , chacun de o'™- 1 55 i • 

t 

3® Posé, le boulonnage n’étant pas compris , du cours de ventrières 
basse» sur les pieux de 1™ ligne de fonction 

4® Pose, le boulonnage n’étant pascompris, du cours de ventrières 
sur les pieux de 3® ligne 

5° Pose, la façon des mortaises notant pas comprise, du chapeau 
de-couronnement des pieux de a® ligne.* 

fio Levage des 67 fermes de l’cslacade et du chapeauqui la 
couronne 


555,36 h44 *3,44 *5, 9 5 


7° Levage des 68 poteaux de remplissage. 


108,26 

1202,50 

■ u,65 

7 4,.5 

6 j 8 ,oo 

8,3 1 

m . r. 

26,27 

77!,oo 

29,35 

I 7 ,C )0 

28i,5o 

■5,99 

4I>II 

352,25 

16,69 

245,18 ! 

2û52,75 

8,3, 

40,80 

2q4,50 

7,2» 
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CüBI 


CC BE , Trais tout Tenu pir 
ou pour I aille , mètre cube , 

sur 'ace , .Mttnblage , mètre ttnè, 
**<• *t*. J «te. 


8° Levage , le boulonnage n’étant pas compris , des deux cours 
a4 de ventrières intermédiaires 

y 0 Percement de 3686 trous de boulons, de o ro * 5 * longueur 
réduite et de o m * 027 de diamètre, et emploi d'un pareil nombre 
I a 5 . déboulons, tant à ladite es tacade qu’au quai plein, article $*, 


*a6. 4o° Pose et assujettissement des 3 cours de pièces de tillac. 


ii° Dressement des joyits, coupa et pose du bordage de tillac , 
2 7 * de 784 "*• 55 de surface et de 9 m - 08 d’épaisseur 


28. Cube total de la charpente 

Tems total, déduction faite de celui employé pour quelques 

parties-de charpente du quai, article 3 e 

Tems par niètre cube, par un seul homme 

AttachcmAis pat ticulcrs. 


m.r. ». t. 

36/57 3yi,75 10,71 


3686 .6006,00 I i,63 


*97* 376,00 9. 


63,76 1938,50 3o,73 


U 1 1684», 81 
« « 35,09 


a° Façon de l$ 3 o joints d'abouts d<* chapeaux et de venir ièies , 
3 o. chacun de o m - 80 de longueur et de o ,u - 3 o de hauteur 


Article 3 e . 

Charpente d'un quai plein, 

(PI. i,fg. ïo) 

.. Travail t fait sur les chantiers. \ 

K. • | 

Façon de 173 fermes: choix des bois, approche à 30 mètres, 
taille, assemblage, désassemblage, numérotage et rangement 
3 i . à ao mètres. .* 


39, i° Façon de 3 o 3 mortaises, chacune de 0 38 , o «• 1 4 et 0“ 09. 3 oa 617,00 I a, 04 


343,20 ' 43 G 8 ,oo ia ,73 


?NAitoy 5 




736,16 10991)00 i 5 ,i 4 



Travail sur place. 

i* Sciage, par deux scieurs de long, de 5^5 enles de. pieux et 
de poteaux, chacune de o m - 1 4$ • 

a» Pose, le boulonnage n'étant pas compris, du double cours de 
ventrières basses .............. 


3* Levage, le boulonnage n'étant pas compris, des *88 fermes du 
* quai et des bois de travées 


4° Approche à 3o mètres, dresseraent des joints, coupe et pose 
du bordage de 33ao m * *t* 46 de surface et de o m -o8 d'épaisseur 
(travail fait par des ouvriers peu exercés) 


Résumé. 


Cube total de la charpente 

Tems total employé, y compris celui dont I 

dans l'article a* 

Tems par mètre cube , par un seul homme 


72201,95 


Altachemens particuliers. 


Hécépage par deux charpentiers, de 547 panneaux de palplanchcs 
de bois de chêne , de 0 ® oy d’épaisseur et de 0 *• * 1 1 4 desurface. 


Partie de charpente d'un quai plein. 


Travail fait sur les chantiers. 

i« Façon de ao fermes: choix des bois , approche h 20 mètres , 
ta Ile , assemblage , désassemblage, numérotage et rangement 
à 20 mètres 


2 » Façon des chapeaux, ventrières et poteaux de remplissage des 
20 fermes. * * 






«arf4t« 


Travail fuit sur place. 

> Récdpage , à un meme niveau , par a et 3 charpentiers montés 
sur des échafauds vclans, de b tête de 89 pieux, chacune de 

o m 1 * is5 * « 


2° Pose , le boulonnage n’étant pas compris, du double cours de 
ventrières basses. . 4 ; ... * T 


3° Levage, le boulonnage n'étant pas compris, de 16 fermes et 
des bois de travées Ti « 


4° Levage, le boulonnage n'étant pas compris, de 
ventrières intermédiaires. 


Aftachemens particuliers. 

i® Façon de S2 mortaises, chacune de o® 1 - 28, o m - 14 et o m o9. , 

’J* ^ 

2® Façon de 85 joints d’aboutHR pièces de ventrières, chacun de 
o ™ 85 de longueur et de o 01 ' 2; de hauteur 


Articli 5 e . 


Partie de charpente <? un quai plein.' 

( PI. 1 ) • ' 

içon de 9 fermes : choix des bois , tpprocheà 3o mètres, taille, 
assemblage, désassemblage, numérotage et rangement à 20 
mètres 


Article 6®. 

Charpente d’un harpage. 

(p/. 1, fig- 7.) ■ 

Travail fait sur les chantiers. 

». Façon de 28 fermes: choix des bois , approche à 20 mètres , 
taiHe , assemblage , désassemblage , numérotage et rangement à 
20 mètres ...... 4 


2® Façon de chapeaux ventrières ci poteaux de remplissage 





ftfullsl? 


Travail fait sur place. 

i° Levage, le boulonnage n’étant pas compris, de )) fermes et 
des bois des travées ». S 


Dressemcnl des joints, coupe et pose d’une partie du bordage 
de revêtement, de 62 1 si* de surface et de o 09 d'épaisseur. 


Charpente d'un pont provisionnel. 
(Pi. « ,fg il.) 


• Travail fait sur les chantiers. • 

Façon de 33 fermes : choix des bois , approche h 3 o mètres, taille, 
assemblage , désassemblage , numérotage et rangement à ao 
mètres 


Travail fait sur place. 

i° Récépage, à un même niveau , p-ir 2 charpentiers, de 83 des 
99 têtes de pieux , chacune de o “• * 1080 


a® Levage, le boulonnage n'étant pas compris, des 33 fermes. . 
Atlachemens particuliers. ? 

Façonne 66 c&s 99 tenons, chacun de o 3a , 0 »-.i 3 et o “* 09. 


Renforcement de la charpente de l'article précédent. 


1" partie de charpente composée de 7 cours de -soles supérieures 
7 “• « 5 a ; #7 cours de soles inferieures 5 04 ; a bcftÇunf 

o »• c - 3 a j 78 chanlignoles i 3 “• c * 90 , et assujettie par 66 bou- 
lons et 23 g chevilletlcs. 


'aille sur les chantiers, pose et assujettissement. 
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c r*s . 

Trisi* loial 

T «tut par ( 

nn 

pour mille , 

mèlre rul.e , 

«ïfarr . 

aiMMnM.ige , 

Uktfire tiTir. 

.«IC. 

«W. 
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56. 

57. 

58. 


5 g 

60. 


6 ». 


a* partie de charpente composée de 5 venlriircJ 3 08 ; 10 

moise.6 **■ '*• 65 ; Gbracona 1 ">• <3 34 ; 1 5 chantignoles a •• c 5 g, 
et assujettie par 3 Ajoutons et 38 c)ievillettes. 

Taille sur les chantiers, pose et assujettissement 

Atlachcmers particuliers. 

i° Façon , «or les chantiers , de 3 o entailles , chacune de o »• 3 r> , 
o m - 3 o et 0“ 06 et de 18 mitres, chacune de o 34 , o «• 33 et 
o “• 07 , ensemble. y 

a° Façon, sur place, el dam les pieux dudit pont , de 19 entailles, 
chacune de o “»■ 39 , o 3 o et o *• 06 et de ia autres , chacune 
de o 3 a , o »• 33 et 0 07 , ensemble. »**•*.. 

A&ticls 9 e . 

Charpente d'un tablier J bascule du pont provisionnel ( article 7 e ) 
êl de potences pour ra* manoeuvre dudit tablier. 

i° Tablier à bascule ( PI. 1 1 , Jig. 18. ) 

4 pifcces de pont el a enlretoise* , entais de sapin; 1 entreloiseet 
2 bracons, en bôis de chêne, ensemble ô “• «• 5 j $ bordage en 
sapin , 5 "*• «• 86. 

Taille et assemblage* . v j 

Levage el susujeltissement ...... X. 

a» rotcnccs pour U manœuvre du tablier. (Pi. M l , Jig. 4 }.) 

Taille, assemblage , levage cl assujettissement 


A a t i cl x io*. 

Charpente d’un pont roulant , iêaaa sur le passage d’une écluse. 

Sota.'Cr pont de 3 an % d« largeur «l de l3 m. de loogncur toi»!*, dont 9 m. pour 
b »tdre et 4 ml pour I* enU'r . e*l a *ee I# tarfa-pk'iq adjacent , • fu«.- Sr ara 

eilrsfudi*» . (t«.*H r*1hptr Cte de 8 «n 33 -le longueur . di3m 3« d« M|u , à un 
ho al . cl Sa 4 m f*o . s l'autre houi ; •' l'unira ciMmitc . par sur rampe molulu , k a* 
n 2 -isuQco , autour d'on «JMtet, . de 8 tu. Md* longueur et de 3 <n. 90 de largeur 

L» rampe fixe cal rompoade «Je 3 lungr.iiea d* J 4 /X.J semblées ; l 8 » t ruons . mnrf*i»«a 
el nolstes ro»r*t« . dan» X nvlrrlt.u*. de 34/3$. ei de 33/33, a’ - * tnt-bu* , avec drax 
Iras cr mu* de lS/33. Stic e«r>*erf'»T©*/o d tpi Wd»g« de Oui. 08 dVpauacut , «Hc'jjjUI 
!«• irai coin*» , eiduu «louLUg» géuéial de on © 4 . \ 
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m ,43 
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i, 5 1 


Terni total | Tenu par 
paur taille , mètre carrd 
*â»cmbUge J mètre cube 
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\Nummra» 

dr« L*’ r«mp«, mqliilc'V» ÇJ«pW*>i 4 lcnpr.qrvJ'* 15/>7 « t«ncn»,. ( 

aulinti ÿr«lH««AiAii> whl WiIIMm* ÏIJ^/ |b , arrnnllic» , l'une . , ' 

en rjMyYde recela*. r«»lr^; *«’ |al no 'renversé ; i J i mr>t>u.» . »f*c 3 InHÿnti de el *- # 
*0/3 J- F-Ue 4*t «remit rrti» d*a*ll*)u>ej borfljga et daiulshgr qua U rampe fiff. * 

*' ' . X 2 a . J '»* * * * * % tt . 

Jt.e puni *»( r di* 5 lo«*p.» *. •m* U/aC : à letton» , morta«e»| 

et nt»<>ré r emnnn , à iVttrrmilé de U oil«e ,'djiu Bn» e-neeina» «Je rVénft'tl* 33/4 » • 

Il IV» «réunir *b» 1/ r>l«4 ;• **»«•• *»« ^iratfci»* <fi papin de âPfytl Wmfcbnt» r * f*® «Uni h 
leqç'teur de l#»«lée. <vé« rtr^et-uar» de Mpuj He.'aSjjV à J 6 »tl^»i»e tre»enü» de 
cKee* de 3$/33 . pbeé* entre J<* 3 uwn ou le» a> roi** fU U*a)»« **3® jaafuitwncut 
à leuU*l« «r’iKi L> celée, aiec nne «ra/erwtft? thén#dc 33/4-*» (ce* # pibr r* en»l.r s».»nt 
*« .?*. •"&*) r*4° Jea* u*»*rwa»» de ebène de 33/3J , accolée» «t emliratcaor 

le l« tuii«.>v • * > -« 

Le pont e«t rtooivet I . »i|r la eolre , «Ton Nordjge de ûpin de ont. ofl,, affleurant 
le» ira*er»in<« et d'en dota Mage fjdorr.l de o m.0»; »uç U ««te* /un bordas» do, 
cèdee de o 16. a. 'fleur aet b travertin* intermédiaire et rrtflaill* h nsMiiu» . I b 
rencontra de» loofrmo* , ri due d«al>Ug« de ckaWic de 0«. 04, aiflcmaiu le» trftrr- 

atne. accolée». 

lêiftrt emftojei x# comp^imt Je : * " ;3 


6a. 

tfj. 


r. 


64 
• ■ 65 . 


«6. 


L'e«ajee de b rampe mobile 9 s Vil. ; ,3 freur» et 3 boaJorp d'auuii-uitMinrni »f# 
etni'ir Si Vil. 5n| 3 ras.ru 1 de b culée . Jjx lib ; Q’HRimSiIflM do. VimlretoM* et 
3*tOyerwne» qui *ui>|nt.u*nt ret rn-t^i IÔL lit i'd bonde» pbriira detaua 0» d«êi 
de.J dm I iitpnne». pour |r« roi die ter» le pbu fie. rupi *' * " *— — * 

rjlandrp* dé i<iH»ila juttl.airr.a du pncl , ea‘»v»nt OdT]»' 
a * 7 1 mire» 373 Vil. ; 05 b. uloot Jaa lui. « 




apport* 


Cul'c «le» buis du pou l çt des a rampes 

Taille et ajs.mhl.iR» des' gros hoi». dieiseinenl, des joints , cuupe 
et pose des bordvges. . . . ... . . ; , . . . 

Poids et lems d encastrement et de pose des fers, (par Isilog.), . . 

. -’ 1 ■ - - / ■*.' V > ; r 

Amien 11*. , ‘ b • 

T * a 

Ch 4 rp en le d'ailes dp cales. 

( P! ■ <r'M <i.) 

i° Asie dtme cale. . . 

Taille sur place, levage et assujettissement 

a» Deux ailes d'une ‘* p cale. . . 

Taille sur place, levage et asitijettlssenient . . .. ._ 

. Attachement pwLcuUcrs. 

• * * * &> XA »Â •' T - ‘ .. 

. 

i» Façon de^ mortaises, cbaeone de o"u »8, o">- i j efoni 09.. 

u» Façon de 1» joints d'abouls de chapeaux et de venir ifres , 
chucun de û“- 80 de longueur et de o” do de hauteur., . .... 
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1 i " 
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Vjfrf , !v »' ‘ y .. •, ♦ 

4k . ^ < A / r 5 • 2 e .*»• - 

^ V* \ 1 * t • ' • . *f . *■» 

rr E x. 
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•urûte , 
•te. 

68: 

3° Façoh 6e 66 entailles dans les pieux el dans b*s bracons, 
chacune de o 3} r o«*6 el o™« i>6. . . .V V. .,f*. . .T. . .’. .... 

66. 

j J fi s- 

4* Façon de ii entailles dans le$ ventrières el de 3o idem dans 
Jcs pieux , chacune de o». vj , a»- a J el o “• 06 . /. ,\ * , , . , 

4»ô. 


Article la'. 

f .% '• 

’ [/ -, 

CJmcpmh de dt/ense d’un f/uàî en mh connerie. 

\ -"' f 

' 7*-" 

• 

i rt partie enmpovie de. i5 polraux , -d'an cour» Je sole e! d'un 
cours de clmpeau | p/. r , jig. tj. ) ’■ * 

Taille, assemblage , désassemblage, numérotage cl rangement-. 

Levage et assujettissement 

i’ néTbe compusée doj poteau. s Je ? 5/a^ «l d'un epurs Je eba- 
prau de afi/a^.tle cours de 'sole avait été posé antérieurement). 
Taille, assemblage, désassemblage , numérotage, rangement, 
levage et assujettissement 

4. * ^ 

m./l . 

*4.74 
*4,74 ' 

4,tr5 


Revôlemenl des i5 poteaux de la i r * partie de celle charpente 
par i5 fourrures de deiense, de o m - oû d'épaisseur 

*.7* 


If ■ „ k* • ^ ^ s, , 

ARTirir ,Z‘. 


•V 4 

Cfiarj:cn!e de chapeaux de couronnement de JtlcS de pîcux , et de 
grilles de cun'nnge. . 


K- 

! ; , 

s« Couronnement d’nne file de pieu». 

Les pieu* espacés entr'eu* de -r “• -ô , de milieu en irÿlteu , ont 
J.' âo de hauteur au-dessus du terréin, el le «murs de drapeau 
qui les coëitii est composé de i j pitres de J.t/W. 

T rbcd el façon des tenons , jles mortaise^ et de 8 joints, et taille. . 
Levage el assit jctlissemenl 

6,1.7 

6,1 5 


Attuchcmens particuliers. 
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façon de i3 joints de o« 86 de longueur tloaji de hauteur, . 

met- 
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Nom ir°o 
Je* 

•' <: «. . J &- . f • V ' * • 
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on 
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T«w» mi»! 
lourtaiU», 

aecuifiU^e , 

r ™ a», 

»ctr» cïk , 
Mire carrf , 

r.ialUU. 
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77 - 

Façon de ip lenons de b »• îo , o »■ f g et o m - 09 ......... . ... 

* 9 - 

r • * 

^0,00 


L«» ?© H. MC mpo«€Bi de aok. 5o pour k tnc* » al k. pour le «ruge rl *fiL 5 o 
pour U utile deedtu letton». 
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19,00 

1,00 | . 





»• Couronnement de deux file* de pieux et emploi de contre- 
fiches , moises , etc. \ PI : 1 1 1 , Jig . 3 a) 

Taille V . ... 

7.39 

i 3 a, 8 o 


79 * 

8o. 

Levage et assujettissement. (L'emplacement du travail étant cou- 
vert d’eâu') v .•>•■?• y y v 

7>39 

i 8 o # 25 

r* ‘ * 

» 4.39 


Attachement particuliers . 

r 

■.JS 


8t. 

Façon de 18 joints d abouts de chapeaux , chacun de o* 83 de 
longueur et o « az de hauteur. . . 

'■•i. 

3 ,t >9 

ï'., V * 

» 8 ,i 5 

8 , 5 g I 
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*> '** J *• # . * * ~ *’ * ♦lï* 1 * *'t 

Façon de 19 tenons, chacun de o* 3 o, n m i 5 et o™- 08 

i/dL' 2? 

» 9 - 

5 l, 3 o; f 

Æ oi » 

>.77 - 

* 3 . 

Façon de i6 des 19 mortaises de même jauge. 

iG. 

3 o,i 5 

1,16 
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FWçonde^CenlaïUesdc moïses, cliacunedco” 3 »,o“ a 3 eto"> io 

• 46. > 

4o,oo 

0,87 

i :•• 

. *■■ 85. 

^ 3 * Grille de carénage. 

.Celle charpente est composée de chlirs de chapeau de o 1 " 33 

d équarrissage, .et chacun dcs^couis est locmé d'une seule puce 

[nombre des pieux 70}. • ■ * ** . , *7 

Approche des lois à 3 o >“• , taille, pose et assujettissement 
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Réparation Je quelques travées d'un vieux quai . 
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Démolition de la vieille charpente , .renouvellement , taille sur 
place , pose et assujettissement de bernes de 1*17 ’ de lîrans de 
io/ 3 o , d'un chapeau do 33/33 et de bordages de 0™ 08 «tpaUK 
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F ait an 
*■ 

8 S. 

«!)■ 


Çjo. 

«Ji-j 

** -•) 

9 » 
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■pu. 

«P- 

: 9> 


• ■ Aimii iü'. 

► ’ ■ t 

Remplacement Je ventrières basses d 'un fort en charpente. 

Façon tin entaille. sur le chantier , pose el assujettissement sic 4 
pistes de »i US * 


Altachemens particuliers. 

i° Façon de'6 entailles, chacune de o "■ 4 « , « “■ 3 o et o 1 »' io\ . 

jtA •• 

a® bercement de 7 trous de boulons , chacun de 0 m - a8 de lon- 
gueur et de o 01 * 04 do diamètre . . 

Articli >6®. 

Charpente de portes d’ écluse, etc., etc. fPA 11 ,Jîg. 19, ao e/ ai) 

1 0 Porte <le flot (conlruile en hiver)’ Gros bois 5 m - «• 07 , bor- 
dagé o'™--* 69. 

Main d'œuvre des bois. 

Encastrement et pose dos ferrures (par kilogramme). . . ... » .'. 

»® Deux portes de flot (construites en été. ) 

Main d'œuvre de U grosse charpente. . . ;; .... 

Main d’œuvre du bdnlage. . v , 

Encastrement et posejies ferrure* ( par kilogramme'. \,,\s i . ; . . 



Encastrement 'et poso dçs ferrures et de cylindres .es cuivre chi 
poids ensemble de i8 kilogrammes. .0. .T. . . ; 


10 portes à claire voie. % ^ 

Tfüîe-et assemblage sur chantier; per'céniQ&t surplace , difns les 
'pieuv de butée des portes, de as trous , pour lesquelles tarau- 
dées de v su -Colliers î charr»ibn*s, et de 10 gonds à support’; 
levage dçi portés-, au moyen d’une chbvrc , et pose des ferrure» 
tle suspension de ers portes. . 

Main d’œuvre sur chantier • 

Main d œuvre sur place 


eu ni , 

Tem» total 

T cm» pâf 

01 

pour uille , 

tnôtf* cul.«: 

•urface , 

***' «hUgf , 

ni tire carré. : 



, eie. ‘ 
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/• .» 

». 

79,00 
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3«, : 3 
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ii, 7 5 

a, i* 
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7- 

i,5o 

0,11 
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5,96 

3 1 2,00 

$u,35 

1001,00 

18 3,<jo 
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4<i. 1 » ’■ 

•a, jo 

1 J (),00 

Wl,a 
0,10 J 

tSdp$o , 

kjj,o 6 

. k *' ■ 

.<• . 

I 

• : 

VA' 

eiJioc 

’t 

".■ré. f.* 

'"■P 

11 I,ÜO 

*-7Î 

.5;a,5o 

a ai -, 40 
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107.15 
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1 38,58' 
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•Vumci 


rétulute. 


5 ° Remplacement et façon de quelques-uns des poteaux de 
feuillure des 10 portes de 1 article précédent. 

Désassemblage des poteaux supprimés ; façon dçs nouveaux çt 
réassemblage des portes. 


6° Façon de 4 poteaux tourrillons tout-à-fait arrondis. (PI. ni, 


7° Façon de io poteaux tourillons arrondis en partie seule- 
meut. (Pi. m, Jig. ai) 


Article 17*. 

Charpente d'cciusdte, buses , etc , 


10 Eclusette. Le travail a été contrarié par les épuisemens et 
par l’étroit du local. (PL ni, jig. 34 , 35 et 36 . ) 

Main d'uuuvre sur chantier et sur place 4 .......... . 


Attachement particuliers. 

Taille, pose et assujettissement de 2 cours de doubles ventrières 


Taille , pose et assujettissement de 6 chapeaux 


Dressement des joints , coupe et pose de bordage de 3 ^<- <i- 83 de 
surface et de q“*o6 d’épaisseur.. . ... . v .. .. . 


Façon de 16 tenons, chacun de o«*»« 16 , o m * si, et o m - 06 


Façon de 20 mortaises de même jauge ..y. 


*« Buse h vanne et K clapet. (PI. iv , jig . 57.) 

Crlte bu.-*e de 8 m. de loegocùr Mt compWedeç cÿawirclcf* , de » ébattu de 
tête et d’j*»e e4i«l»pp« co boedagea de O m. 08 , bien drcaaéa dan* leari joints 
• .recouverts t . 1 . I * • ; 

Taille et assemblage des bois de la büse r. . 

Pose el assdjnt tissemen t d’ idem 

Taille et assemblage, pose et* assujettissement des bois des ailes et 
des avanMrtidi#rS, composés de 7 solives de 1 3 /i 3 et de 10 ™ i- 86 
de plancher de O œ ■ o 5 . . t i . . i * 




Ctrjjt , 

Tenta total Te m* per 

ou 

pour taille , mitre cube , 

serface , 

«MCiublnge . mitre circe, 

•te. 

etc. etc. 
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utized by Google^ 
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re»ulUM. 


3« Enveloppe intérieure d’une busé de 35 *» de longueur , com- 
posée de deux enveloppes de bordages entre châssis. {PL tf t Jig. 58.) 
Main d'œuvre sur les chantiers. ...... « « • . • 


4° Buse grossièrement travaillée. ( PI. t v 5<). ) 

Main d'œuvre sur les chantiers 


Charpente Je caisses, risbermes , ponts , rampes , saiUslotis, sic. 


i© Une caisse. ( PL ni , Jig. 3o. ) 

Taille de bois 

Assemblage 

• * 

a« Trois autres mêmes caisses. 

Taille des bois, l’assemblage non compris 


3° Une ancre en bois , pour retenir lesdites caisses, après le 
coulage. ( PL ni , Jig ap. ) 

Taille et assemblage. » . 


i r * partie dé 191 “■ 5o de longueur et composée de 117 poteai 

Taille, assemblage et désassemblage. : 

Pose et assujettissement * 

a* partie de i5 »• 4° de longueur, composée de 9 poteaux 
construite par les mêmes charpentiers que la i r « partie. 


f>° Hisherme construite avec petits bois. (P/. 
Taille sur place , pose et assujettissement . ..... 





( «7 ) 



4 

Cïïll, 

Tarn» total 

Temt per 

>wtvéro* 

”• • 1 ■ 

•a 

pour Utile , 

mi tre carré, è 

in 


•erface , 

aiaenjLlag*, 

mitre ctibe , 

IMïlUtl 

7” Déni palée! de pont. (PA t , Jîg. 8.) 

etc. 

etc. 

etc. 





n4. 


>.96 

95,00 

33,09 

ia5. 

Levage et assujettissement. 

a.9 6 

20,00 

6,76 


8» Fermes retroussées d'un petit pont. ( PA m, Jîg. 33. ) 


**. - 


126. 


o,8a 

3g, 5o 

48,17 

ta^. 

Levage et assujettissement ». 

0,8l 

'9,50 

*3,78 


9» Pont provisionnel sur un petit ruisseau. — Travail grojriè- 



' 3 ' 


rement fait. ( PI. iv , Jîg. 6a.) 



r 

128. 

Taille sur place , pose et assujettissement ............ 

3,46 

53,00 

«',•4 




• 



déblais par brouettes. 





Açta. De fort» créât»* chevillé* «r An pieu» oot fait fonction de «ommier» ; le» pièce» 



\t\ 1 


de pont tincea »ur ceecrc-ùia» avaient ac(i 7 . et le» berdaget-croAta» qu’un « établi» 

1 ■ 


, H 


gro.ix-reoimt aar ce» pièce* de pont avaien 1 0 ta. 1 56 d e paaseur redurteet 410 m. q. 5o 

! 




de uirf.ee, (Julie de» <ruàia»-i«t»TD*cr» , 4 tu. c. 43 ; col* de» pièce» de pool 

\ 

\ 

n 


1 : m. c. 69 ; 26 1 3 don» et chtvOJe». 



w ; 


Tailla grossière sur place , poie et assujetlissement des sommiers et 



* 

12g. 

des pièces de pont. . . »... ; . . 

i6,3o 

447.-J5 

37,44 ; 

1 3o. 

Coupe grossière et pose des bordages-croûtas 

GC.04 

613,00 

9.»7 


11® Caillebotis de couronnement d’un fort en charpente. 



t 


(PA M ,J!g. >4, 15 et 16 .) 



ï 


Cube des gros bois 8 *• 99 , des solives 16 "• e * ; ensemble . . 

«5,21 




Approche à 10»-, taille, assemblage, désassemblage, numérotage 




i3i. 

et rangement à 5 des gros bois 

' C 

106,00 

”>79 


Pose et assujettissement des idem-, le montage de ces bois sur le 

w< ,- 



i3a. 

fort et le boulonnage n'étant pas compris ; 

« 

f£5;00 

«6, t3 


Taille et pose des solives, le montage sur le fort et le boulonnage 



’ * 

1 33 . 

de ces bois n'étant pas compris 

. 

498,75 

3o,75 

te 

Même travail, le montage des bois et l’emploi des boulons seule- 




t34 

.nient n’étant pas compris. . . ; ». 

« 

687,07 

43,36 

% 

Toute main' d’œuvre des gros bois et des solives, le montage des 




135. 

bois et l'emploi des boulons n’étant pas compris 

« 

938,07 

37,»j t 

-, 

Attachement particuliers. 





Percement de 21 trous de boulot» , chacun de o »- 6766, 2» idem , 





chacun de i “• os83 , 47 «km . chacun de o » 37 , ensemble . . 

49. 5 » 

68, 5o 

i,38 

— 

• ■ 



- 1 





61,75 I aa ,45 


33 f oo I 07,93 


127,75 a, 12 


12® Partie de caillebolis. (PA 1 ,fg. 6.) Taille et assemblage. , 


i 3 ° Autre partie de même caillebolis. — Taille et assemblage. 
4 ° Autre partie de même caillebotis. — Taille et assemblage . 
i 5 ® Autre partie de même caillebotis. — Taille et assemblage. 


i6° Caillebotis. (PA 1 ,fg. 5 .) Taille et assemblage , 


A a r te t. * tjj®. 

Dressemcnt des Joints de bordages , pbie de bordages , façon, de 
'palpbutchcs , votigeage. 

t • . * . ’ * 

i« Dressemcnt des joints, coupe et pose , sur le nud extérieur 
des poteaux de la charpente , (PA i , Jig. 7) , d'une partie de bor- 
dages de 45 “• * 8a et d# o “ üO d'épaisseur 

a® Dressemcnt des joints , fcoupe et pose , pour le revêtement des 
travées de la charpente (PA m ,fg. 38 ) , dune partie de borda- 
ges de jo"* * 88 et de 0®* 08 d'épaisseur 

3 ® Dressement de 1070 mètres courans de joints de ai 4 borda- 
ges de a m - 5 o de longueur et de 0 ®- o $4 d'épaisseur ........... 

4 ° Dressement de 737 mètres çotirans de joints de 55 bordages 
de 6 ®* 70 de longueur et de 0®* o 54 d'épaisseur. I 

5 ® Façon de 66 palplanches de 2 “• 60 à 3 ®- 00 de longueur, de 
o 38 de largeur moy enne et de o 10 d'épaisseur. 

Dressement, affûtage, façon des rainures et des languettes et coupé 
des tètes, avec cnamftein au pourtour. . . • . 

6® D’après d’autres expériences ï 
L a façon des mêmes palplanches , a exigé , pour chacune, le lems . 
Le sabotage de chacune, les branches des lardoires étant exacte- 
ment noyées dans le bois , a exigé le tenu -> ...... • 

Mèmè sabotage de 38 autres palplanches 


m 


U 





( <?9 ) 


-W 


7° Fbçon de 70 pal planches de »*»• 5 o de longueur, 0® 4 33 de 
largeur et o®* 10 d épaisseur: dressement, affûtage, façon des 


8* Assemblage, en 4 panneaux de i“- 80 de largeur chacun , 


9 e Façon de 19 pal planches de a™- 3 o de longueur, o 3 o de 
largeur et o*" 1 - 08 d’épaisseur : 

Dressement des joints , affûtage, coupe des têtes, avec chamfrein 
au pourtour, et façon d’une languette seulement , pour chaque 
i palplanche , le a* côté étant à joint carré , pour fermer les 


10* Façon de aa palplanches de 1 “■ 7a de longueur, o®- 3 o 
de largeur et o m - 08 d’épaisseur: 

Dressement , affûtage , façon des rainures et des langue* tes et 


n« Façon de a 4 palplanches de 1 “• 5 o de longueur, o“- a8 
de largeur et o ®- 08 d'épaisseur : 

Dressement des joints, affûtage .façon des rainures et des languettes. 


ia° Voligeâge des joints de bordages de revêtement de quais. 
Les voliges onto*- i 5 de largeur o m - 018 d’épaisseur; enduites 
de terre glaise et de mousse , elles sont fixées sur les joints des 


CHAPITRE II. 

Charpente de machine!. 
t 0 Quatre vis d'archimhle. 

Ctuqn# fis a 4 m. 87 Se km no eu r de doueHe ; 5 m. 84 «T««e •ttreeutd • Tsltra de 
ferbre , qui a 0 1». >6 de diamètre ; Om. Si de disinètre*inidrietir rt O m. f* de 
di'mèue eitdrieer. Le kiuteer du fM de ITidUre e*« de O ifa, 16 , et U profondeer 
de l'eacutreineat de» yUriçliette» dûu f arbre et dans Peateloppe , en de O iu. OXS. 




CVS* , 
ou 

mrtace , 
etc. 

Tenu létal 
pour uilie , 
•MmbUfe , 
«te. 

T cm» par 

mène cube , 
mèlr* c»rr^, 
etc. 

’ 

> 75,00 

* 1. 

1 33,00 

0,76 

» 4 . 

6,00 

0,0 5 

43,70 

* 4 > 5 o 

o,S6 ■ 

37,84 

38 , 5 o 

1,02 

1 

36)00 

a8,oo 

l 

0,78 

0 

0 

£ 

ao,oo 

0,16 



ja 

» ' 

' • ( 

! NA PO 

Æ 

\ 

■ 

'• 4 


. Diçjitized by Google 




rcmluu. 


Il a «e employé , pour ckaqar via ; 

64 kilogramme! de fer ; eluqae frrur d'envelopp* peent 3 Vilog. 5 o . ckagna fretle de 
1 ■tn'illon pesant 1 kilog. 00 ÿ «a&o le toerilloo et la maatrelle pesant ensemble 
3 x Lilog 00. 

x 3 m.q. 00 de flancket de «pin , y compris déchet. 

8 k. °° d étovpe. I L'jjpplci de ce» malériaot a exigé A4 h. d’ourrier cal/at, 

20 k. 00 de Lrai. f * * 

Façon de 1 a menuiserie des 4 vis 

a 0 Façon d’une sonnette, le patin étant en bois de chêne , la 
tête en bois d'orme , et les arbalétriers , les coulisseaux et le raucher 
en bois de sapin. ( Pi ter , fig, 5 a. ) 

Taille de la tête » . * . ............ * « . • . 

Taille et assemblage du patin , des arbatètriers, des coulisseaux 
et du ranclier .......... ...... 

Taille et assemblage de toutes les parties de la sonnette 


3 » Renouvellement du patin, du rancher, du montant et des 
arbalétriers d’une sontielte de mêmes forme et dimensions. • 
Taille et assemblage. 


4 ° Façon d'une grande chèvre. ( PI in , fig. 53 . ) Taille 
assemblage. 

5 * Trois cabestans. (Pi iu,fig. 45 .) Taille et assemblage. 


6° Trois treuils pour vannes. ( Pi m , fig. 46 . 

Façon de ces treuils , la pose des ferrures non comprise. . . • 
Encastrement et pose des ferrures ( par kilogramme ). 

7° Quatre freuils avec charpente de support établie sur 
entrait* de fermes d’un comble. ( Pi iv, fig. 6r. ) 

Taille , levage et assujettissement. 


8 e Façon de 4 fusées de treuils , chacune de x 5 o longueur 
et de 0.’])%") , l chacune des 8 lumières à 8/8 et chaque tourillon 
o“- 16 de longueur et o“- 16 de diamètre.) 

Taille..., » 


9» Percement de 12 lumières, de mêmes dimensions que 
de Partiel# précédent 


ersz , 

■urfare , 
rtc. 

pour !#!*Ib , 
M»cmbl*g« , 

rtc. 

Trm» p»r 
mètre coU , 
mètre carré, 
•IC. 


h. 

k. 

*• 

io53,oo 


M. f. 

©>3a 

88,5o 

»-6,5G 

M 7 

69 ,5 0 

50,73 

i.fiy 

1 58,oo 

93,49 

»#•; 

60,00 

5 1,18 

0 , 8 a 

70,00 

85, 3 7 

°.D9 

i5.,5o 

i53,o3 

o,3-j 

57,50 

155 , 4 . 

Ml». 

49.9° 

i4,5o 

°,’9 

*,37 

1 1 2,00 

47,26 

» M 

53, »5 

121,02 

IX. 

.5,3o 

1,25 


-N : 



( 7« ) 



'*Ü' ' t 

crut , 

Tenu iaiiI 

Teint |Mr 1 

N.imrfc** 


on 

pr.BfU.tIe , 

«litre tul.e ,* 

dn 



turmMigc , 

mitre urirj 

reiului» 

io« Façon de ia tourillons de racines dimensions que ceux 

•le. 

•le. 

... 8 ». 





t 68 . 

de l'article précédent 

SI» 

sa,a5 

i,on 


1 1 ® Façon , en bois d'orme de sciage* de 16 leviers pour cabes- 





(ans, chacun de a m oo de longueur , de o m * 08 dVquarris*age, au 

». 



! i 6 9- 

gros bout , et d«o“- o5, au petit bout 

3a , 00 

3r,5o 

0,98 


CHAPITRE III. 





Charpente de bâtiment cii-ils. 


' 0 



A a t i c t s i « r . 



a roi ij 


Charpente de barat/ues, appentis , pa/is , etc . 





i* Deux baraques pour le service de sémaphores installés sur 





les dunes. (P/, m , fîg. 4o, 4> , 4 J «• 43.) 





Taille, assemblage, désassemblageet numérotage des boisdassenv- 




170 . 

blage et des solives de plancher 

6,96 

5 i3,75 

73,8r 

•7«- 

Levage et assujettissement des idem 

b ,» 6 

1 38,oo 

>9.83 

- 

‘Coupe, taille et assemblage de 7 panneaux faisant revêtement 





dune des deux baraques, de 8 idem de plancher, de 7 idem do 





comble et de a idem d'ailes de porte; l'épaisseur réduite de ces 

m. «. 



*7» 

panneaux étant de 0 m o36. 

4», 44 

4o6,5o 

9,58 

.,3. 

Pose et assujettissement des idem 

4>i4 

. 23,78 

>9, >6 


a® Trois baraques. (Pi. in,7^*4®*) 





Taille, assemblage, désassemblage et numérotage des bois d'as- 





semMage; levage et assujettissement de ces bois et des solives 

m, < . 



■74- 

de plancher des 3 baraques . a . .. . 

5, 9 3 

> 69,00 

45,36 


Coupe et pose de bordage de 0 •• 017 d'épaisseur , en revêtement 




i 7 5. 

des parois et des combles, et façon des portes des 3 baraques. . 

*97, 7 S 

> 71 , 5o 

0,9X 


3® Autre baraque adossée contre un mur. (Pi. m, Jig. 48 .) 





Taille, assemblage, désassemblage et numérotage de bois des 

m ,. 



I^Ô’. 

3 pans et du comble. ». 

I 1,87 

36a, 00 

3o,5o 

>77- 

Levage et assujettissement. 

11, 87 

i35,oo 

11,37 

i 7 8. 

Coupe et pose du bordage des 3 parois de 0 »; 027 d'épaisseur. . . 

97,88 

189,00 

a, 65 


4* Aulre baraque «douée contre un mur. ( Pt. ni ,Jig. 49 . ) 





Taille , assemblage , désassemblage et numérotage des bois des 





3 pans et du comble j levage et assujettissement des solives 

1 *. r. 



>79 

d'un plancher 

»,5g 

1 55,oo 

5g, 85 



__ 5 » Antre baraque, f PL in, fig. 48 . ) 

Taille, assemblage, désassemblage et numérotage des bois des 

180 4 pans et du taisage, 

x 8 1 . Levage et assujettissement. 

Coupe et pose de bordage de o 1 ®- 027 d’épaisseur, en revêtement 
1 8a. du comble , des pignons et des faces de la baraque 

6® Autre baraque adossée contre un mur. (Pi. ut,Jtg 48 ) 
Taille, assemblage, désassemblage et numérotage des bois des 3 

1 83 . pans et du comble 

1 84. Levage et assujettissement . ....... 

Coupe et pose du bordage des parois et du comble , de o m <o?7 

x 85 . d’épaisseur 

7® Autre .baraque. {PL iu t fig. 49) 

Cube de 4 pans , des poutres de a planchers et du comble , les 

chevronr exceptés 

Taille, assemblage, désassemblage , numérotage et rangement 

1 86. à 5 mètres. 

*87. Levage et assujettissement de ces bois et de ceux de chevronnage. 

9 * Autre baraque adossée contre un mur et avec appentis. 
( Pi. ni . Jig. 49 ) 

Taille , assemblage , désassemblage et numérotage des bois des 3 

1 88. pans et du comble de l’appentis * 

1 89. Levage et assujettissement 

9® Corps- de-garde couvert en tuiles et revêtu en briques entre 
poteaux. ( PL ni, Jig. 49 ) 

Taille, assemblage, désassemblage et numérotage des bois de* 4 

190. pans et des fermes du comble 

1 y Levage et assujettissement des mêmes bois et pose des chevrons . • 


io® Autre corps-de-garde couvert en tuiles et revêtu en briques 
entre poteaux. ( Pi. m , fig. 49 ) 

Taille, assemblage, désassemblage et numérotage des bois des 4 

19a. x pans et des fermes du comble en appentis 

193. Levage et assujettissement des mêmes bois 






( 73 ) 



pirmm-ir'Mei 

CUBE , 

Tem» toôl 

i 

T cm» p*r 

Numéro# 


•a 

pour Utile , 

mètre (*rré,. 

j de* 


inrtic* , 

eueinbUge, 

mètre cube « 

ré»uluu. 


etc. 

etc. 

etc. 


s te Autre corps-de-garde couvert en tuiles, et revêtu en bri- 
ques entre poteaux, ( Pl. 111, fig 4 î)* ) 

Taille , assemblage, désassemblage et numérotage des bois des 


K- 

1. 

* 94 - 

quatre pans et des fermes du comble. 

«.«7 

74 ,So 

63,68 

i» 5 . 

196. 


1,17 

l6,00 

i 3 ,Ü 8 

i** Autre corps- de -garde couvert et revêtu en planches. 
( PI. m , fig. 48 ) 

Taille, assemblage , désassemblage, numérotage, levage et assu- 
jettissement des bois des 4 pans et des fermes du comble. 

3,56 

iSo,oo 

• 

4 ». > 3 ' 

>97. 

Coupe et pose du bordage des parois et du comble , deo n - 0*7 
d'épaisseur ........... 

-f* 

i 63 ,oo 

100)00 

o,6» 

198. 

i 3 ° Comble d’un autre corps-de-garde. ( PL 111, fig 48. ) 
Taille, assemblage, désassemblage et numérotage des bois des 
fermes et de ceux de travées. 

.. 

*,06 

70,00 

34,00 

' 99 - 

Levage et assujettissement de ces bois et de ceux du chevronnage. 

3,45 

4o,oo 



i 4 ° Charpente de combles de * appentis fermés, sur les pignons , 
par murs en maçonnerie. 

Cube de * faîtages de i 3 /**, de * pannes de **/ 3 o, de * sablières 
de **/ 3 i et de *06 «• courans de chevrons de 7/10 


• 

; ,, • .b 

*00. 

Levage de ces bois , y compris la coupe préalable des chevrons. . 

U 

83,75 

'9. 5 7 . 

*01. 

1 5° Charpente de * fermes d’appentis. ( PL iv, fig. 63. ) 
Taille et levage 

0,80 

43,oo 

53,75 

•# 

*0*. 

>?***- - 

16 ° Charpente de comble, à l’instar de celle des combles de 
cabane de paysans. 

Taille, levage et assujettissement. 

4,o5 

159,00 

** . 

39,16 

io3 

ÀRTICLS *«. 

Charpente d 1 escaliers , de planchers à parquet , de planchers 
ordinaires. ** 

x* Partie d’escalier, en gros bois. ( PL ni , fig. 54* ) 

Taille et assemblage.. 

o,53 

/& 

rr^ 

63, 5o 

1 * 7,55 


V T». :t-— i 1 


«9 



Diqitizedby Google 


f 7 4 ) 




CUBK , 

Terni total 

Tem» Hr 


Xumrroi 

* 


porr taille 

1 . . 

métré urrr, 


de* 

1 


•nrface , 

•te. 

uteiD litage 
rtc. 

[mètre cube , 

rtc. 


1 

î a °4* 

î° Autre parlie d'escalier, en gros bois. 

Taille ei assemblage. .«••••••••. 

°/99 

A. 

l45,00 

.4646 


2<ï5. 

3 ° Autre partie d'escalier , en idem . 

Taille et assemblage 

î , 11 

1 36,00 

122,52 


206 

4° Autre parlie d'escalier, en idem. 

Taille et assemblage 

0,63 

96,00 

i5i,38 


t 

207. 

5" Autre parlie d'escalier, en idem. 

Taille et assemblage « 

0.58 

74,5o 

ia 8,45 


208 . 

6° Autre partie d'escalier , en idem. 

0,49 

87,00 

.77,56 


209. 

7 * Escalier, en bois de dimensions ordinaires. ( PL iv ,Jig. 64.) 
Taille et assemblage. « 

0,93 

190,00 

2o4,3o 


210. 

8° Escalier de magasin. ( PI iy 65 . ) 

Les 2 eschifs de 12 / 25 , les marches de 5/3 1 et les contre-marches 
de 4/19 cubent ensemble 1 *• c - x 3 ; 2 rampes d'appui du 8/12 
cubent ensemble o flU - 18; 2 solives d'enchevêtrure de 17/23 

cubent ensemble 0 m - c * 60 

Taille , pose et assujettissement 

', 9 ' 

« 

171,50 

89,79 


air. 

y® Solives d'un plancher k parqueL ( PL iv, fig. 67. ) 
Taille, assemblage , désassemblage et numérotage 

- .,73 

64,75 

23,72 


212. 

Pose et assujettissement 

*,-]3 

33,75 

12,36 


2 1 3 . 

io° Solives d'un autre plancher h parquet. ( PL iy t fig 68 . ) 
Taille, assemblage, désassemblage çt numérotage. 

i ,45 

85 , 5 o 

34,90 

• | 

214. 

Pose et assujettissement 


45,50 

18,57 


2ï5. 

n« Sous-poutres et contrefiches de renforcement des poutres 
d’un plancher ordinaire. 

Equarrissage des soua-poutres 3 o/i 6 et des contrefiches 24/18. 
Taille , montage à un 3 « étage , levage et assujettissement 

2,72 

1 63,00 

■ 





■ 

m 

y| 


• 


T — \ 





Digitized by Google 



( ?5 ) 



• 

CUBE , 

T«n« total 

T cm» par j 

Nmnrro» 


o* 

pour uille , 

mrtferarre , 

dm 


lurfjce , 

MirmLUç* , 

mètre c «lie , 

irtaluu. 


etc. 

«te. 

MC. 


n . an a V * V 1 • _ • ^ g JS 










cernent de la nouvelle poutre par sous-poutres et contreüches. 





Equarrissage de la poutre Jo/403 celui des autres pièces do/16 et 





xj/18. 





Dépote de la vieille poutre et étalement provisoire du plancher; 

■. /. 

1. 

«. 

qi6. 

Taille , montage à un 3* étage , levage 0 1 assujettissement 

4,10 

ifiy,oo. 

4l, 13 


i3® Solivage d’un plancher. 





z 5 cours de «olives et zo solives d’enchevêtrure, ces boit ayant 






io,x5 




Pose des i5 cours de solives sur 6 poutres espacées entr’ellejde 





4 ro * dans oeuvre , ( 4 des i5 cours étant assemblés à queue d’h - !- 





ronde avec les poutres , ) et assemblage des 10 solives d’enclie- 




117. 



3oi,5o 

*9.4' 


«4« Charpente d'élaiemcnt de planchers de magasin. 





Equarrissage des éponlitles 16/ap. 




318. 

-Coupe des abouts, pose , calage , etc. , etc . . » 

i3,46 

S80,00 

ao,8o 

a 19. 

Même travail, »• série d’expériences 

5,67 

1 17*00-: 



Axticli 3«. 

P 

\( M * 

n 




Lis! J )xl 


Charpente de barrières , butis de barrières , balustrades , treillis. 



/$} 





■ 


i« Bâtis de barrières. ( PI. ni, fig ■ 39. ) 




no. 


2,0 1 

i 5 i,oo 

75,1» 


2° Barrière-porte à a venteaux, établie à la lète d’un pont. 





( PI. m ,Jtg. 5i.) 




231. 

Taille et assemblage .............. 

1.4 » 

a R 0,00 

igR,58 


3° Barrières entravers d’un courant, pour arrêter les corps 





flottans. ( PL in , fig. 5o. ) 




122. 

Taille el assemblage - 

0,89 

0 

0 
*c 

1 

85, 3 9 


4° 4 BAlw venteaux de portes charretières. 





Les poteaux tourillons ont ii/i 3, ceux de feuillure 8/i3 , et les 





entremises, les décharges et les poteaux des guichets 8/1 1. 




2>3. 

Taille cl assemblage 

o.r.e 

106,00 

Itfo.fio 


CCBI , 


5 » 7 Bâtis de déluré de travées & cUirb-voie de la façade d’uue 
coquerie. ( PL Vf , fig. 66. ) 

Taille, assemblage, pose et assujettissement de ces bâtis avec les 
poteaux , liens , etc. > de la façade * 

y ota. Le» boa* de CCI Ulil QUI JI/l3 el-9/XX. 


A. ». 

3oo # a5 179,56 


6 ® 6 mêmes bâtis. 

Même main d'œuvre par les mêmes ouvriers . 


900,75 i » 5,47 


. 7° 8 mêmes bâtis. 

Môme main d'œuvre par idem , . . , 

; • ; * 

8° 7 mômes bâtis. ( Construits avec bois de déjnolition. ) 

Même main d'oeuvre par idem., . . 

l <)• Barrii'rc à 9 venteaux , en bois de 1 1/1 1 pour Içs poteaux , 
G/8 pour les entretoises et les bracons et 3/6 pour les relies de 
remplissage. 

Taille et assemblage iV. » 

* 

' . * - . * 4 I 

. io°Barrièreàa venteaux. ( PL j\, fig. 7 t.) Taille et assemblage. 

' 1 w > ‘ ‘ . s **• . i 

il® Barrière h a venteaux. {PL iv, Jîg. ^a.jTaille et assemblage. ' 

Z "% . 

ta* Balustrade. ( PI. n r , Jîg. *3 ) 

Taille et assemblage. ( Le cube des bois est de 0 *• «• 94) 

j 3 ® Treillis. ( PL iv , fig. 74* ) 

Taille el assemblage. ( Le cube des bois est de 2 ® «- 57. . 

Asticu 4 e * 

Enclôt urts en planches , planchcagc de parois. 

i® Enclôtufe. ( PL in,Jig. ^7 ) 

Taille et pose des 4 coûts de livrnes. % 

Dr esse me ut des joints, coupe et pose des bordagesde 465 ■>-<!• 17 
de surface. 


a3i,5o 


999,00 i5i,65 


m,5o 3*7.94 
65, 5o 9.86 

5u,oo 11 .84 


64 1,00 I 11,96 


5o5,oo 9,96 


955,75 36,64 

462,00 i6,55 



> f» 


( .77 ) 


IN uméi 

df* 

rr'ului* 


»35. 

a36. 

.37. 


>38. 

2.3 tj. 


xfo. 

»4«. 


a 4** 


a4î. 


ao Enclôlures en borda ges-croMas de 3«»*oo de hanteur, peu 
jointifs, plantés debout, à la profondeur de à ■- 5o à o«- 4»5 , et 
entretenus par des traverses et contrefiches en mêmes bordages- 
eroûtas de chêne , de o * o5 d'épaisseur réduite. 

11 résulte de plusieurs expériences que la façon de ces enclùtfires 

P*»ge: V ..*» 

Par mètre courant 

Par mètre carré^- . . v# . . . *. ................ . fï . . . 

Par mêlre .cube. . ... . ; r. . ,v% . »- 

• , . 

3* Revêtement , en planches de sapin de o" 1 - ©a" d’ppaisscur : 
Des pignons et paroi# d'un magasin!*.* \ t *. *. 
Dressement des joints , coupe et pose#/ 


’A \ A‘ rt'i eu 3*. 

* Z * Ci? j. i r L ^ 

Chaij>entc Je hnngarih <1 magou'ns. 

i* Charpente de ibagasin , iùiv^teVysièroc A<?Phil/6erl D donne, 

{PI. 2») 

Bordages en sapin pour fermes . sablières, pannes^ phteaux, etc., 

3i *»• e- 33 j bois de chêne» ppur chevron», du cpuihlf $/*«.«* *4» V m 
Taille, assemblage et boulonnage sur chantier .*..... * 

Levage et assujettissement . . ... x . , ... . . îAf . , 

a* Bqrdage de revtycm* de* faces et des panons dudit magasin. 

Les bordages posés horisonlalement et à recouvrement par onglets 
sont en sapin et ont o »• o4 d’épaisseur . . ivflri*. .* . . . :.t. * . . 

‘ • • «; ^ 

3» Charpente de 2 cotabjes, solvant le système de Phrùheri, 
Ddorme , et de 2 plancher* d'un magasin. ( PI, it, Jfg. fi*. ) 

I** PABTlt.— Cett* i )i»rji«*tr fit compo«<?* J* l T ferme, de roinbîe , eiparprt ratrVltr» 

Je t m code milieu >o imlira , de II *i li.ee de utile» , ou uioi*«uie*, fuiunt fc-1*- 
foM feactiuo J» Milite* J* pf.ucWr* et f entrait* de* ferme» , J* ao aoLve*'dr retn- 
de 60 cherroa* et d'ane de* 1 uUitrei du comble. 

Cube des n fermes 4 m - *\45«, des 11 solivcs-entfails i *. 8*a, de 
la sablière o'« *• 34* de*i>o cliévrons i ra c - ai , et de ? 20 solive» 

de remplissage 1 “• e " 66 j ensemble *v.l 

Taille, assemblage, désassemblage, numérotage , rangement , 
levage et assujettissement'. .. . , . . . . . . . . . .U . .... . . 

». * * ‘ * .* * . j./, 

- . -- ■ 



-V 


Google 



( »8 ) 


. » 4 é- 


a* PARTI*. — C«IM ct.arpêni* rompotce de U min»* m#«i*r««t de* taimm pèc** q)M 
U ire, comprend ru M>lr «-3 aulrM *»Wir»r > <l« i cmblc . l 8 , ,w|t*e* «I un jrrl»t 
pUnrWi» ’i ru. de Large IV , 9«0Üie* dVuchreétfiur* el 6* cfcerruo» d*uu petik 
coqpbl*. * - # 

Cube des a sablières l"' r 08 , des r 8 solives o» « 91 , des 9 
Solives d'encheVêlrure 0 ®; c *' 3 { , e» de>6i chem ns o<" *■• 43 ; 
ensemble a nl 1 peU]^ c jflT, comme dessus. ..... yî .... . 

Mêmes dcUiis.de maia dauvre. ,.. ...... , ...... ■ . . 

<»' . . ■ ji*, J* - - - '• 

W ■ V ->_ J ^ rA » ■ a , . > 

4 - 4 fermes A'un combie . de magasin en gros bois" disp 4 scs 
suivant le sj Même de Philibert licteur te. ( PI. > 1 , /y. j 3 .) 

( iube lie., i fermes . yeompiis eehii du Inilngeet de. liens de toilage. 

Taille, .wemljafce, dfsassembtagc., numéeolsgê el songe menl 

1 •' 'ni ' 1 es •T f V 

Ltvage el assuietlisacmcul , S!;.Ç.t'.< i 

Cois dépandans dbWme rorilMio- 
•aeouA de «ablihres , 6 cours dejunpcs. s 08 rJrev«qus el -34 

*toyao\ , rmsemMe. .' .^a.. • v*>s*..^ . .. g 

Taille, lavage et nasiijellissemenl y*,»*; • 

TLuearne dêpemtanie du même comfde. C PI. n , fig. 69 .) 

Cul e des bois, taille , assemblage, désassemblage et levage; égl| 



,'oille, assemblage , ddsa-ssupiMage ol siunuVotage ue la grosse 
j mblcet),-. 

• 

l'otipe cl p 05 i* des royaux et des clicvrons 

, «stâiUa^* levage et nssujcHisaeracnl d’une goirtlière 





. * 55 ? 


, , M ‘ U * v « J.-'V ^ , ' ■- J| . ^ j«l 

;-«• Charpente de plancliers et Se comble d'un magasin. ( Pi. it . 

Cube de celle charpcnl», les sablières “Comptines , el les pannes: 

: el les.ohevron» étant exceptas.. ... 

Taille, assemblage, désas. , numéro!; gé cl rangement! lomktre». 

Levage et assujettissement " 

-^======== 


CViT , 
cm 

wvf*<«« 

«le. 

Teins tout 
pour utile , 
•MrnibUge , 
•te. 

Tenu p*r 
roilrr .ul.e. 
m^lre rafné 
•U- 


' 





n,a3 

â. 

». 

« 

371 , 00 * 

3o,4a 


* ’ 

• T » 

• 

•' ».5, 65 


■ ,-p* ' 


* -V * 


« 

56^, do 

36,1-; 

. ' A* 

360,75 

a3,«5 

i ■ -'À 

• ^ e 

U ? . 

> 


• .«$,9° ' 

\r 

/ W 

>* • « 

36^,5o 

>ü44 

* 



0 °,;s. 

..a,:â 

i5o,33 

P e 

fi - . 

é * ’ i* 



V .ii 

•• -t-! 

84.8Î ' 

iflSo.oo 

a 1,80 

8.4,85 

i’() 6 o,oo 

ig,56 

i 0> 9 

fl 1,00 

*4-77 




*î<# 

i3o,oo 

89,04 

^ • 



»•••-»' “ 

. • • 


53, s : 

iaaa, 0 (* 

ai 


I . > 



«. -v • 

II. . 

; 

• e f ^ 

1 ' f \ .« 



VA j| 

• * 

36*68 



■ 

i3i(l,ç5 

35 / Cj>ÎJ" 

• i 


'73: Il 





"S 


I Numrrta 

iln 

rrâatui*. 

a56. 


» 5 7- 


258. 

259. 
a6o. 

261. 


a6a. 

a63. 

264. 

265. 


266. 

2,67. 

208 . 

2 69. 


Bois dépendons du même comble. 

Cube des huit «rréüers délardés , des pannes , des chevrons cl des 

coyaux^. V*. ........... i . • . . . 

Taille, coupe , levage et assujettissement^., /. . . 

4 lucarnes, dépendantes du même comble. ( Pl. w t ÿig, 70.) 
Cube des bois, tailje, assemblage , désassemblage , numérotage 

et levage. ... / . .. .’.V. , f®. »...•♦ V. Si : . '. 

; . . 

:• 


CHAPITRE IV. 

• Sciage des lois. ' *■. jfd ' “ 








i® Gros bois cle'clu'ne, 

Sciage fait pendant les mois ils janvier, février , mars el avril. . . . 

Idem idem mai, juin, juillet et août 

Idem idem septembre , octobre , nov. cl déc. . 


Sciage. — Résultat de ts autres séries d'espérience,. . , 


a® Menushoisdecliéne , ouau-ilouousde o® 1 - tfi d'équarrissage. 
Sciage fait pendant les mois de janvier , février , mars et avrd . . . . 

Idem idem mai , juin , juillet et août 

Idem • idem septembre , uctdbre , nov. et déc . . 

>. * s S w 

Sciage. — Résultat de n autres séries d'expériences 

3® Bordages de chêne de o »• Oslo" 08 d'épaisseur. 

Sciage fait pendant les mois de janvier , février , mars et avril . . 
Idem idem rr.ai ,'juiq, juillet et août. ..... . 

Idem idem septembre, octobre, nov. él'déc. . 

• 

Sciage. — Résultat de iî attires séries d’expériences. 


__ 


V. 


V 


• 3,33. 


f ‘ ' 

\% 5 *5 

V- 

i63,7S 


V»' 


■aajs.Ko 

53;)l,t5 

33,,iH 

m* 


938,07 

Cif>,s i 

0^,a6 

• 

3710,10 


Tenu (nul 
pour utile, 

•Ueaüilage 

tu. 


naître ram 
«l«. S ' 


S 


X** < 

j/v' 


320o,5o 
73'35 f to 
558,oo 

7519,9$ 


367 2, op 
834, 5o 

IlOÜ/'O 



Terni ■ 


S 


.• »é/ . 

443>o 


200 , 9 ï 

m 


‘r* , M 

>,4»' 

• 

. >,46 

s,5 7 





♦ * t I 

Cube . 

Tenu total 


•B 

puur Utile , 

* 




etc. 

Me. 

4»VoligesençKfnedeo“- r5 delargeurel 0 » 018 d'épaisseur. 


i. 


377,03 

4j4.o<> 


704,15 

8st,5o 

- • V- j— - 

5» Gros bois d'oripe. 

* 


I r * *t { riç d’eipériences . ...... ."C 

i3o3,î8 

1 ;65,oo 

a* idem idem .*» ............ 

34o, Sa 

485,oo 

3 e idem idem . À v J . . • . . v \ . ; ; . . 

5aî,a5 

840,00 

4 e idem t<iem , , , «-■ . . «-. ■ 

y jO a ' 








6® Bordage* d'orme de^o^ôî d’épaisseur. 

Sciage . e. ........ . 

L ^ 73,40 

3 14,00 





V RÉSUMÉ--. " ■ _ 

Jet expériences faites sur les ouvrages dé charpente et des résultats qui en ont è!è obtenus' 

\ *»- * * *, i-f 

xL» ^ v K h»# . m, -é *• V: • I» k APfll 

y**r ^ a _ ? ïr. t* ü »• . t„l ■ 


Charpente d’ établissemens hydrauliques. rl-—- 

>• Main Stawm. sur les chantiers et sur p’acef de la charpente de t ' v ^!_ 


I» Jfom d^àsére.ftrla chantiers et sur p’acef de ta Charpente de i 

Ailes et 4f ant-redéerr Ad b*s*. •— ti“ des résultats : m ....... 

Ailes de celes. — Miin d’eeuvre de toute la construction. — 64 et 65. 

Barrage. — Main d'aujre seulement de fermer et des bois de (tarées , le 
boulonnage deoetle ch&rpente , le bordage de reVilemenf , le cours 
de ventrières barrer et le sciage ries pieu* et des joints d'ente 
' n'élant pas compris, — Aj , 48 ej 4 g. .K . ... i~. . ... . . * . 
Bordagede: revêtement de quai ( travaii d'ouvriers pau.ereret'tri)— 35. 

rerüemeoUWéflétu* tra^.dreàrr^e „ So? . / . 

revêtement MUrieurüde’ttivëes dp fcirragp. — i 4 i. . 

reVèietntn)de risberrae. — >43. . . .'.■ . . . .■ 

' revilement de Éàjoyer d'ikluserte. — rot*.' ••. 

tiUg&d'Mtaafdede hblagd. i—f 17 . „ . „. ... . 
ponts. — rampesde service et défense de poteau* dequai — 73 et i3o. 
è'tm. 5 * * *• * « >•**•*• >• "*• • 

. « \ > X. *. . • .*% . / - m ^ .O. ‘ b 



( 8j ) 



rcttjlUU. 


Buse avec vanne à clapet et vanne à coulisses. — i\ To/ des résultats t 109 et 1 1 0 , . . 
Caillebotis de couronnement d'un fort t 

les gros bois et les solives. — i 35 . J 

lessotivcsseulem* , le perceni* des trous de boulons n'éUmt pas comp. — 133 . 
les solives seulement, l’emploi des boulons n’étant pas compris. — i 34 # . 

Chapeaux de: bajoyers et d’ailes d’écluse t te. — io 5 . 

couronnement défilé de pieux. — 74 et 75 «•••’• 

idem d'idem, av. emploi de contrefiches, moïses, etc.— 79 et 80. 

grilles de carénage. — 85 

Ecluselte. — Main d'oeuvre de toute la construction, -r io 3 . . . 

Esiacade à claire voie, de halage. — Main d'œuvre de toute U construction.. — a8 . 
Idem de butée d'un fort. — idem. — 11. 

Idem d'idem. — travail plus simple. — 9. . . . . . 

Garde-corps d’un barrage. — 119^ iao et lai. . . 

Ponts : provisionnel , le boulonnage zt •ëtiât pu compâ- —S*;; », * 4 - -y 

idem renforcement des pelées. — 5 5 4 el Ifi.."; ^ ^ . . . . 

idem i *4 et ia 5 . . . ... . . ^ * •*,* 

idem (travail grossièrement exécuté. ) — 138 . . ï . . . . V 

de petite ouverture et ii fermes retroussées. s a6 et jj a?- «f* ..... i 
rampes de service (travail grossie^ exécuté) le bordsge n’étant pas comp. ^ 139. 

Portes & claire-voie , à l’instar des porte» d'écluse. 00. .’ « , . . • . « . 

Poteaux, soles et chapeaux de défebMiide (tuais en m&çonftine. — 70 ,'71 et fa,* . 
Potences pour manœuvre de tablœr à bascule. 6 1 .. . /'tT ........ 

• t * 

Quais pleins: neuû — Main d’œuvre de loute la construction. — 36 . ... . 

idem. — Main d’œuvre seulement des fermes et des bois de travées, 
* le boulonoage.de celte charpente , le bordage de revête- 
ment, le cours de. ventrières basses et le sciage des pieux 
et des joints d’enté n’étant pas compris. — 38 , 3 g et 
vieux. — remplacement des bois de quelques travées. — 88. . . . 

% *- 

Risberme î construite grossièrement avec de gros bois. *—' laa. . . , . . • . 

construite avec de petits bois. — ia 3 . 





NAPOfj 


Tablier à bascule. — N°* des résultats t 5 g et 60 . 
Ventrière*: d'estacade à claire-voie. — 10 et 87. . 

dcdusctlc. — io4 


2° Main J 'oeuvre , sur les chantiers > de la charpente de : 
( Façon des fermes. ) 

Barrage. — N et des résultats ■ 4 l 


Estacade à claire voie , de halage. — x 5 

Idem de butée d’un fort. — x et 3 .. ... f 

Ponts provisionnels. — 5 x et 124. ................... . 32 , 6 s 

Petit pont. — Fermes retroussées. — 126. 

Quais pleins. — 3 i , 38 et 46 * i 5 , 3 o 

( Façon des Bois de travées. ) 

Barrage , eslacade à claire-voie et quais pleins. — 16 , 3 g et 48 . 28,96 

( Taille , assemblage, désassemblage, numérotage et rangement. ) 

- Caillebotis de couronnement d’un fort. — (Gros bois.) — 1 3 x 11,79 

Chapeaux de couronnement de file de pieux , avec contrefickes, etc. — 79. . . . i*#} 

Garde-corps d'un barrage. — - 1 1 8 ............. • 5<^3 

Poteaux , soles et chapeaux de défense de qufi en maçonnerie. — 70. . ... . . j 

( Taille et assemblage. ) 

Ancre en bois et caisses. — 1 14» iiSqUi). . ^ .. 3 o,f >4 

Buse: grossièrement travaillée et sans clefs. — n 3 . 26,2$ 

avec vanne à coulisses et vanne à clapet — 109 58,68 

bordage d'enveloppe seulement, ( travail de sujétion.) — 112 109,83 

Caillebotis à lattes croisées. — 137, x 38 , i 3 g et z^ov . . . . 181,60 

Caillebotis plus simple. — t 4 * . ♦ . . 107,51 

Portes d'éclose * de flot t 

le bordage seulement. — g 3 . 66,19 

la grosse charpente seulement. — 92.* * 4®» ,a 

le bordage et la grosse charpente.— 90, 92 et 93. 5 o,g 3 

le bordage , la grosse charpente et les ferrurea. — 90 , 91 , 93 , g 3 et 94 . • . 70,86 





Digitized-by» igg ■ > 



( 83 ) 



Réduite 


de» 


rteutuu. 

Portes dVeluse, de chasses, et à vannes t 


1 le bordage et le» vanne» seulement ( travail de sujétion.) — N e * des rés, 96. 

an,5o i 

| la grosse charpente seulement. — g5. . . 

60,57 

le bordage et la grosse charpente. — r>5 et 96 . • 

9' 93 

| le bordage , la grosse charpente et les ferrures. — , 96 et 97 

<33,47 

Portes à claire-voie, à l'instar des portes d’écluse. — 98 

i o3,35 

Poteaux de feuillure des mêmes portes , remplacés. — 100. . 

78.75 

Pont roulant. — 6a 

30,71 

Tablier à bascule. — 5g 

33,79 

( TalUt. ) 



a4,65 

Chapeaux de couronnement de files de pieux. — 74 ■ • 

.1,76 

Poteaux tourillons, avec coulisse , tou t-h-fail arrondis. — * 101 

67,18 

Idem , idem, arrondis en partie seulement. — xoa. , 

Js5-«,ÿ3 

y * ™ ; x 

3* Main (T œuvre , sur place , de la charpente de: lui iaJ 

jl 

| ( Levage de fermes et de bois de travées, ) 


Barrage, estocade de butée d'un fort et quais pleins. — 7 , 8 , 34 , 4 a *1 49* • • • 

'".g* 

Estacade de balage et polit pont provisionnel. — 22 et ia5 . .......... 

7,56 

Ponl provisionnel et fermes retroussées de petit pool. — 53 et 197. 

23,26 

. ( Pose, ou levage. ) 


CaHlebolis de couronnement d'un for? ( Gros bois. ) — i3a 

16, :3 

| Chapeaux de couronnement d’cstacade de balage. — 21 , ........... 

16,69 

Pièces de tillsc d'estacade de halage. — a6 

9>*9 

Poteaux de remplissage d’estacade de balage. •— a3 

7,22 

Ventrières basses de quais pleins. — 20, 33 cl f\i . , 

•8/(7 

Ventrières intermediaires d’estacade de balage et de quais. — 14 et 43 

10,3g 

( Pose, ou levage et assujettissement. ) 


Buse à clapet et à vannes. — 1 10. . t ..... «... 

17,36 

Chapeaux de couronnement de files de pieux. <—75 

■ s, 16 

Idem idem arec moises , contrefiches, etc. — 80. 

*4.39 


• 1 . IIP 

• 

HÂitiiit 


rouit* u. 

Garde-corps d’un barrage. — iV 8 ' Jet risidtalti 119 » 


Porte à claire-voie, à l’instar des portes d’écluse. — 99. 


Puteaux , soles et chapeaux de défense de quai en maçonnerie. — 71 . 

LS 

Tablier à bascule. — 60 . 

4 ° Sous-détails de main d'œuvre. 


( Sur chantier . ) 


Entailles de ventrières (l’une.)— 14, 57, 58 , 68 , 69 , 84 et 88 . . . 

«.'4 

Fermes d’estacade de butée d on fort : 


choix, approche à io m * , et mise en chantier des bois. — a et 4 • • • • • • 

4.»4 

taille et assemblage des bois. — a et 4 . . . 

9 . 7 ° 

désassemblage, numérotage et rangement à 5 “• , des bois — a et 4 • « • • 

i »«4 

percem'des trous debout, dans les mômes bois. (au«* desdits bois.) — »et4- 

1,16 

Ferrures de portes d’écluse, de pont roulante! de treuils (au kil.). — 63 , 91 , $4 • 97 > 64 * 

o *»9 

Joints d’abouts de ventrières, chapeaux , (au mètre carré.) — i 3 , 3 o, 45 , 67, 76 cl 8 î . 

10,45 

Joints de bordages (au mètre courant. ) — 1 44 - 1 4 ^ - 

0,13 

Mortaises ( l’une. ) — 19 , 44 * 66 , 78 , 83 et 108 . . . 

i, 5 o 

Pr 1 planches à rainures ol à languettes (au mètre courant.) — 146, i 5 o, 1 53 et 1 54 • 

RJ9 

JJem, à languette d’un côté et n Joint carré de l’autre (au mètre colirant.) — j 5 a. 


J<lcm, sabotage (l’une. ) — i 48 et 149 


Idem, assemblage de panneaux (l’une.) — i 5 i. 

3 

Percement de trous déboulons (au mètre courant de trous. ) — 1a et i 36 . . , , 

mm 

Tènons t l’un. ) — 54 , 77 , 8» et 

1,75 

Voligeage de joints de bordages de quais (au mètre courant de roligea. ) — 1 55 . . , 

0,a6 

( Sur place, ) 


Percement de trous de boulons et emploi des boulons (l’un.) — a 5 .’ 

i ,63 

Récépage de tètes de pieux à un même niveau (au mètre carré.) — 5 , 115 , 40 et 5 a . . 

II ,08 

Récépage de panneaux de pal planche*. idem 37 , 

i ?,56 

Sciage de joints d ente de pieui et de poteaux. idem ti, i 8 et 3 a. . . 

8,20 





Digiti'zed b/ ÇrO.Ogle 

— • - 





Rriittiu 

it* 

rc*o)iüi» 


• Charpente de machines. 

Vis d'archimède , de 5 mètres 84 de longueur et de o mètre 60 de diamètre extérieur 
(l'une.) — jy°* des résultats : i 56 

Sonnette , au mètre cube : 

la téte comprise. — i 5 g . 

la tête non comprise. — i 58 et 160. 

la tète seulement. — 157 

Grande chèvre ( au mètre cube. ) 161 

Cabestans et treuils. — Idem . — 162 et i 63 . 

Treuils avec charpente d'assujettissement ( au mètre cube. ) — 16S 

Fusées de treuils ^ au mètre cube. ) — 166 

Lumières de treuils (l'une) — 167 . . . 

Tourillons de treuils (l'un. ) — 168. 

Leviers de cabestans ( au mètre courant. ) — 169 


Charpente pour hdtimens civils. 

( Au mèlrc eube. ) 

i° Main d’œuvre, sur les chantiers et sur place , de la charpente de : 

Appentis de hangard , les bois de chevronnage compris. — a 53 . . 

Appentis ( fermes. ) — soi % 

Baraques sémaphoriques. — Grosse charpente. — 1706(171. 

ldtm — Panneaux (au mètre carré. ) — "173 et 173 

Bâtis de portes, charretières et de clôture de travées. — ax 3 , 324 , 225 , 226 
et 237 

Bordagcs de revêtement de faces , pignons , et combles de magasins , hangards , 
baraques, etc. 

po'sés horisontalement et recouverts par onglets— ( au mètre carré. ) — a4 a * 
à joints carrés /dressés, coupés et posés avec soin. — Id. — *38 et a 3 g'. . 
à joints carrés, non dressés, coupés et posés sans sujétion. — Id.— 175 ,182, 
s 85 et 197 



Réduite 


'Niillali. 


Chevrons, coyaux et pannes de combles ordinaires. — N ot des rijud/ats : »47 ®l » 5 «. 
Idem idem idem de comble conique. — 206.. 

Combles : à l'instar des combles de cabanes de paysans. —202 

d appentis. — Bois non assemblas — 200 . . 

en petits bois, à la Philibert f y compris solives de plancher et che- 
VTons. — a 4 î- . 

idem y compris en outre les solives d'un autre plancher et les 

chevrons d’un autre comble. — 2 44 

en gros bois, à la Philibert , les pannes et les chevrons non compris. — 

245 et «46 

Idem. — a 54 et aSS. 

gouttière en bordages. — a 5 s. 

Corps- de-garde , baraques , etc. — 174, 176* »77 . *7 ». 1B0, 181 , i 83 , 184, 

186, 187 , 188, 189, 190, 191, 192, 193 , 

■ 9 * 1 » >9$ » * 9 *»# * 9 # *99 . .. 

Epontilles de planchers. —* 218 et 219. " 

Enclôt urcs : liemes. — a 33 

bordages. — 234 et 

Escaliers en bois de dimensions ordinaires , avec rampes d'appui et solives 
d enchevêtrure» — 210 

Hangard , non compris les bois de chevronnage et de gouttière. — a 4 î) P* a 5 o. • • • 
idem y compris idem. — 249 , 25 o , a 5 1 et 252 . 

Lucarnes. — 257 

Idem ( travail plus Facile. ) — 248 

Magasin , à la Philibert , les bois de chevronnage n’élant pas compris. — 240 et 
Idem , idem étant compris. — 14° et 24 * • * 

Planchers: solives, une partie étant assemblée àqueuedlurondedanslespoutres. — 2x7. 

solive» de plancher h parquet. — ax 3 et 214 « 

idem d’idem (travail plus facile. ) — 2ix et 21a. . ' . . . 

sous - poutres et contrefiches de renforcement de poutres de plan- 
chers.— 2*5 

poutre de plancher et renforcement par sous - poutres et contrefi- 
ches. — 216. ...... *..... 


< 87 ) 


2° Main èt œuvre , sur chantiers , de la charpente de : 

( 'Taille , assemblage , désassemblage , numérotage et rangement. ) • 

1. 

Baraque sémaphorique, grosse charpente. — 1 70 • « 73,81 

Bâtis de barrière- — 210. 73,12 

Comble en gros bois , à la Philibert ; les pannes et les bois de chevronnage n’étant 

pas compris. — ?45 36,27 

Idem idem idem «r- a54. • • • 35,8g 

Corps-de-garde , baraques, etc. — 176, 180, i83, 186,188, 190, 192, t c>4 et 198. 444^ 

Hangard, les bois de chevronnage et de gouttière n’étant pas compris. — 249. • « 21,80 

Solives de plancher â parquet. — 2i3 34,90 

Idem ( travail plus facile. ) — ai» 23,72 

• 

( Taille et assemblage. ) 

Barrière de télé de pont, à deux venleartx — 221 . . * • 198,58 

Idem en travers d’un courant. — 222. 85,39 

Idem h deut venteaux, en petits bois (au mètre carré) — 229 et a3o 10,86 

Balustrade de jardin ( au mètre carré. ) — 2J1 . . . . . 11,26 

Escaliers, en gros bois. — ao3, 204, ao5 , 206, 207 et 208 i 4?49 

Escalier en bois de dimensions ordinaires. — 209 204, 3o 

Magasin, à la Philibert , les bois de chevronnage non compris. — 240. 23,94 

Panneaux de baraque si'ir.aphorique ( au mètre carré. ) — 172. ......... 9,58 

Treillis de jardin' ( au mètre carré. ) — a3a 2,96 


. 3° Main et œuvre, sur place , de la charpente de: 

( Levage et assujettissement. ) 

Baraques sémdphoriques , grosse charpente. — * 17». 

Comble, en gros bois, à la Philibert, les pannes et les bois de chevronnage n’étant 

pas compris. — 246 

Idem idem idem — 255 .... 

Corps-de-garde , baraques, etc. — *"7# *8* > *84» *87» >89, 19», 193, 195 et 199. 
Hangard , les bois de chevronnage et de gouttière n'étant pas compris. — a5o. • . 
Magasin, à la Philibert, les bois de chevronnage compris. — 241. . . . .... 
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TEH8 

SECTION. 

SORTACX. 

Tout. 

par mit. c*r. ( 

MENUISERIE. 

CHAPITRÉ I-. 

v * 


f 

Porte». 

Aincii t« r . 




Façon de portes charretières . 


I 3 f 


i« 4 portes k 2 venteaux, chacune, en Boit de chêne de 5/8, pour 
le» montans, les traverses et les écharpes, et, pour le planchcage, 
en planches de sapin de o ra - 027 d’épaisseur , blanchies des deux 

■. f. 

». 

». 

côtés et cloùées jointives sur les châssis 

33, 80 

640,00 

18,94 

x* Plancheage d'une porte à 2 venteaux, les planches de Bois 




blanc de 0 027 d'épaisseur étant blanchies des 2 côtés et 




assemblées à rainures et h languettes. 

Surface , façon et pose ...••* » 

•0.99 

32,25 

a ,g3 

3° Panneaux de clôture de 7 travées à claire-voie de la façade 
d’une coquerie. ( Pt. 1 * , J*g- 66» ) 




K Ota. Cm pinnnin ont ri 4 f«*u an pUttr Kfl» d« boû LUnc de On». 027, aiMitiLlee* à 
raiauree et k languette* , cl non blanchie*. 




Surface, (les a panneaux superposés de chaque travée étant 




développés. ) 

Façon et pose 

102,85 

« 

093,00 

3,85 

4” Mêmes panneaux de 4 travées. 




Surface , façon et pose (par les mêmes ouvriers) 

5o,64 

88,00 

«,73 

5» Mêmes panneaux de 10 travées. 

Nota. Les panneaux ont été tirés de démolitions de refends; la 
majeure partie étant solidement assemblée n’a exige que le 




travail de coupe et de pose ; le reste a exigé le ragréage des 
rainures et des languettes, le réassemblage et la pose 

i3r,5o 

117,50 

0,89 

6° Mêmes panneaux de 6 travées. 

Même composition de ces panneaux que de ceux du n<> 5«, et par 
mêmes ouvriers 

118,75 

84,00 

o,7 1 


23 



lw ~ 


( 9 ° ) 



~ — — — 


» ' 

Articli a*. 

SUIITACX. 

T 

MS 

Façon rie portes à barres , en planches de bois blanc de O 1 " 027 
d'épaisseur , blanchies des deux côtés et assemblées à rainures 
et à languettes. 

— 

Total. 

parnatt. car. 1 

9 portes à un seul ventail 

iy,oJ 

9y.? 5 


i idem à idem 

i,38 

12,00 

8,7« j 

*4 idem à idem , pour baraques 

37,70 

188,75 

5,oi ■ 

I idem à idem 

i,83 

1 1,75 

6,4> 

i idem ( dormant compris ) .’ 

1,6a 

l8,00 

11,11 

i idem à a venteaux 

4,63 

a5,75 

5,56 | 

i idem h. idem et d’ailleurs emboîtée par le haut 

4-53 

38 ,oo 

8,3q ! 

i idem & idem, les planches étant grossièrement blanchies. 

Articli 3 f . 

Façon de portes , avec emboltures en chêne et clefs d'assemblage 
en planches de o 027 d’épaisseur , blanchies des deux côtés et 
assemblées à rainures et à languettes , les châssis dormons , en 
chêne , étant de 0 o5 <T épaisseur. 

3,5, 

»5,5o 

4,34 

a portes , en bois de chêne , à un seul ventail 

5,i5 

58,7 s 

1 1,4 1 

6 portes , en bois de sapin , h 2 venteaux « . . . . 

17,, 5 

a3i,a5 

«3,48 

Articli 4'* 




Façon de portes et assemblage , pleines , ou vitrées , avec panneaux 

n, 

N.-.-D! 

H 

d’appui, en bois de sapin, les bâtis de 0 027 , les panneaux en 

[- ( 

n 

feuillets de 0 “• 01 7 , et les croisillons des portes vitrées de 0 “• 027 

U 


}'} 

à 0 m ox3. 

5 portes vitrées k glaces, ?» un seul ventail, à un parement , et 



* 

seulement blanchies de l'autre côté 

8,0» 

”4,75 

>3,99 

3 idem vitrées ?» petits bois, h un ventail et à double parement. 

4 idem vitrées à petits bois , h un ventail , k double parement , 

5-3g 

1x3,00 

22, fia 

y "compris placard et revêtement 

x i\/em vitrées à petits bois, h un ventail , h double parement, 

i5,o5 

62,00 

4, U 

y compris placard et revêtement 

1 idem vitrée ?» petits bois, à un ventail, à un parement et 

7,5» 

47,00 

6,2 5 

seulement blanchie de l'autre côté. • 

M) 1 

16,75 

8,7* 


( 9 * ) 




! EUS | 


urfirAex 


1 



Tout. 

par mot car 

1 1 portes pleines , à un ventail et b double parement 

». f. 

«,74 

A. 

5 (>o,oo 

24/33 

i idem b un ventail , à double parement et y compris placard 




et revêtement «... 

9 ,»* 

44,00 

4,74 

a idem à un ventait, à double parement et y compris placard 




et revêtement 

9,»8 

63,75 

6 ,r 6 

i idem b un ventail, h double parement et y compris placard 




et revêtement 

a .34 

0 

0 

'‘sr 

co 

14,54 

i idem à deux venteaux , à double parement , avec imposte et 




dormant au-dessus. » 

5,35 

8a, 00 

i 5,33 

i idem à deux venteaux et à un seul parement. 

3,64 

77.00 

ai,i 5 

3 idem k deux venteaux et h double parement. . « 

8,7» 

ai 3 ,oo 

>4,43 

CHAPITRE II. 




Façon des contrevents, en bois de o®* 4 o a 7 cT épaisseur. 




À « T I c t B 


t 


Contrevents d barres , en planches de bois blanc blanchies des deux 




côtés et assemblées à / amures et à languettes. 




>4 feuilles 

14,61 

64,75 

4,43 


a 54 

*5,a5 

994 



i 5 ,o 6 


9,3° 




T 70 

r 




* 



>4,56 







5,63 

nn 








7*97 


*.®7 



ÿ,i5 


A R t i c 1 1 a*. 




Contrevents, avec emboîtures en chine et clefs d'assemblage, en 



Wv 

planches de sapin blanchies des deux côtés et assemblées à 




rainures et à languettes . 


1 


i» feuilles 

16,1 5 

a 58 ,oo 

15,98 



I 



CHAPITRE III. 

Façon de croisées , en bois de chêne de o "• 027 , pour les 
croisillons , o m o 5 , pour les dormons t de o “• o 5 sur 
o 08 , pour les jets d eau , de o “• 08 sur o "• 10, pour 
les pièces d appui , et de 0“ o 5 sur o 08 , pour les 
battons. 


Article i #r . 

Croisées à petits bois. 

i4 croisses , à un venlail • « * • 

3 idem idem et i recouvrement 

I idem idem. 

5o petites croisées de baraques , composées , chacune , de quatre 
carreaux de o “• a4 

4 croisées , à un ventail et h recouvrement 

1 idem idem , le donnant seul étant en chêne et le reste 

en sapin 

1 1 idem à deux venteaux 

1 idem idem 

3 idem idem et ceintrées 

j idem idem idem . . 

4 idem idem avec impostes 

4 idem idem idem , le donnant étant en chêne et le 

reste en sapin 

1 idem , en tout comme celles do l'article précédent 

ia idem , à deux venteaux , avec impostes 


A a t 1 c l x x «. 


Croisées d glaces. 


*3 croisées , à a venteaux 
a idem idem avec impostes.. 

1 idem idem idem . .... 



( 93 ) 




T E 

MS 


srnrAr*. 





Total. 

par ntèt.ea* 

CHAPITRE IV. 




Façon de personnes à lames donnantes , 




en bois de chêne de 0 “• oo 5 d‘ épaisseur, les châssis ayant o™- o 4 i , 




sur o “• 027. 





ai. f. 

1. 

». 

10 peinennea à deux venteaux 

a 5 , 5 i 

1091,00 

4 ». ~n 

CHAPITRE V. 




Façon et pose de planchers . 




Airmi I er . 




Planchers à parquet, en planches de sapin de o m - oî tV épaisseur , 




blanchies des deux côtés, posées jointives, goujonnées et clouées 




sur les rives. 




a planchers. » . . . » 

*5,90 

4 * 5*00 

16,0» 

A rt icia a®. 

- 



Planchers à parquet , en planches de sapin et de chêne de 0 m - oa 3 




d’épaisseur, mêlées convenablement pour produire des oppositions 




de teintes , blanchies soigneusement des deux côtés , assemblées à 




rainures et à languettes et clouées (t ailleurs dans les rainures. 




a planchers. 

r>c,i4 

n °4 .?5 

* 5.77 

K ota. De» attachement pnicslitn qui en Mt etc tenue , il résulte que: 




X* Le dresuge dra jointe «t le hUnch itaagc aoigneui de# planche» . nr le* déni edi é» , 




le» joint» développé» étui compne dan* U surface , eut ei-gé , per mètre carre : 




Ponr le chêne.. ......... .. 3 h. 79. 


Æ 


Pour le tapin. .•.••.•••■..ah. 63 . 



Y' 

a* Le déchet dee planche» , dan* ce premier travail , a été d'an lier». 



l£Ot t' 

3 * Le déchet de» idem , ponr le* cenpetj due le travail de U pote , a été d'un 


% 


huitième. 





A 


« 




. 
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CHAPITRE Y 1 1. 

Façon d'échelle*. 

i S dchelles ordinaire) , longueur ensemble 


Echelle double , dite de jardinier. Longueur ensemble des deux] 
parties , chacune ayant de largeur o "*■ 80 , en bas , et O 01 33 , 
en haut 


64,55 


6,oo 


(63, i5 


38,oo 



punit, car.l 


a, 53 


6,33 


icmiwssr. 




f 96 ) 





T»m» , 




nombre , 

SUPPLEMENT. 

CulX! , 

tube tou!, 

ou cube 
p r mèl car.,' 


•IC. 

•IC. 

mètre eube.f 

Section Couvertures. 




Couverture en ardoises neuves. 





i38^8 



Ardoises de o m * 26 sur 0 m - 1 6 , et posées sur 0 09 de pureau . . 

« 

99^5. 

72,05 


a 

2 1 4 10. 

' 54,94 

Main d’oeuvre du service et de l’emploi des ardoises. .......... 

« 

h* 

i5o,5o 

». 

1,09 

Couverture en bardeaux. 





»4,oo 



Bardeaux de 0® *4 à 0 “■ 27 , sur o“- 08 à 0 “* 10 et posés sur 




0 ra 09 de pureau. 

M 

J9°5. 

1 2 T . 


« 

5o5o. 

>48. 

Main d’oeuvre du service et de l’emploi des bardeaux 

« 

». 

73,00 

3,04 

Section Façon des mortiers. 




( Suite de la cuisson de ta chaux , indiquée au bas de la page 4 1 . ) 




Pour obtenir 28®- e * 35 de chaux et S®- «- 60 de cendrée de ch aux , 




ou , la cendrée étant comptée pour moitié d'un mémo cube de 

w. t. 



chaux , le cube de chaux de 

3 1 , 1 5 



On a employé : 


». 

». 

Pour cassage et montage des pierres 

« 

Ï94.75 

9,46 

Tour arrangement des couches de pierres et du charbon dans le 




four , et pour l'extraction des pierres après la cuisson 

« 

-P* 

O 

y 

0 

O 

"M)' 




a2,37 I 


un. 


Ut». 

Charbon de terre. 

72,00 

a 

*,3. 







f'r 


Section Maçonnerie. 


RNA” 

M.'p) 

Pavage sur forme de mortier . 




Parage en pavés de grès , dits de ville 

r*- 

42,20 



Cube du mortier employé 

a 

2,00 

0,04-7 

Main d'œuvre des paveurs. 

« 

Î9,00 

0,4s 


( 97 ) 


Façon, en maçonnerie de moellons essémitléset par assises réglées , 
de deux murs de façade , d’on mur de pignon et de deux murs 
de refend , de o"« 5 o à o«-6o d ‘épaisseur, de 4 ™- 5 o de hau- 
teur réduite et de *a8 w ** ta de surface, déduction faite du 
vuide de ai croisées et de io portes. 

Mortier employé 

Main d'œuvre des maçons «... 

Essé mi liage de moellons. 

i r « expérience. — Cube et main d’œuvre 

2* idem idem idem 


Section Charpenterie. 

Escalier de i m de largeur et de a ™- 65 de hauteur, en forme 
d'escalier de meunier , les limons en chêne étant de 8 / 3 o , 1 1 
marches en sapin étant de 4/a8 , une autre marche en chcne de 
* 6 / 3 * , et les 11 contre-marches en sapin étant de 3 /ao. ..... 

Taille et assemblage 


Section Menuiserie. 

Escalier de 3 m - 73 de longueur et de o*- 75 de largeur, en plan- 
ches de bois blanc de o m - 027 et blanchies des deux côtés , en 
forme d’escalier de meunier, les limons ayant 3“*75 sur o“- 19, 
chacune des id marches o™* 75 sur o m - *> 3 , et le dessous étant 
fermé, pour tenir lieu de contre-marches, par un panneau de 
3 5 o sur o m - - 5 , dont les planches sont assemblées à rainures 
et à languettes 

Façon 

8 croisses h petits bois et \ deux venteaux ,de 1 46 de largeur, 
z « 46 de hauteur , et ceintrées par le haut en demi-cercle. 

Façon de 4 de ces croisées, le tout en bois de chêne 

Idem des 4 autres, par d’autres ouvriers, et les châssis étant 
bois de sapio 

FIN. 


Surface . 
ou 

cube, 

«te. 

T cm» total, 

eub« total , 
•le. 

Tenta , 
nombre , 
ou cuba 
>* met. C 4 r. , 
nôtre cuba , 
«te. 

i* 3 , 5 o 



« 

48,71 

0,3 y 5 

a 

■ 80a, 75 

i4,6o 

i 

* 3 , 3 1 

k 

0 

0 

5.04 

* 7 , 5 o 

.77,00 

10,07 

0,48 



« 

. 64,00 

i 33,33 


iC 

r l ill 

' 




»>•«. „ 
6,64 



a 

63 ,. S 

9 . 53 

7 . 5 * 

175,15 

a 3 , 3 o 

7 , 5 * 

i**, 5 o 

16,19 


607943 


k %\ 
\ l! 
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TABLE. 


Sxctiox Terrassemens 

Piquetage et tunage 

Empierrcmcns 

Goudronnage des charpentes 

Couvertures ( voir de plus le supplément ) 

Façon des mortiers (~idemj »• • • • 


Maçonnerie f idem J 

Charpenterie ('idem J. 

Menuiserie ( idem J 


Supplément des sections façon des mortiers , maçonnerie , 
charpenterie et menuiserie . 


là 6. 
7 à io. 
n à 14. 
■ 5 à ao. 
31 à 37. 
38 à 4 < • 
43 à 5 s. 
53 à 88. 
8 t) à g 5 . 

96 à 97. 


ERRATA. 

Fageio, lignes 6, 8 et to: au mille; Usez au ccnl. 

— lig. i 3 : 17k 87; lisez 17 ** 57. 

— lig. 16: n c ' des résultats : 3 l , 3 a, 33 , 34 et 35 ; lisez n"' des résultats: 3 i, 

33 , 34 , 35 et 36 . 

— il i lig. 11 : des jetées basses; lises de jetées basses. 

—e 14 , lig. a 5 ; de poones ; lises des poones. 

— 19 , dernière ligne : o m - «- a 5 o ; lises o ™ «- oi 5 0. 

— ao, ligne 3 i ; o “*• c - 345 ; lises 0 “• £ - o,os 45 . 

— 3 a , trait oublié au-dessous de chacun des nombres 1 m <- 60 et 3 e - 7a. 

— 45 , ligne 10 s 1 “• '• 98 et o "• «• 078 ; lises 1 “ *• 78 et o”. «• 071. 

— 46, lig- 8 ; du parement en moellons; lises du parement de chaque moellon. 

— 70, lig. 391 chacune des 8 lumières & 8/6 ; lises chacune des lumières a 8/8. 

— 71, lig. 37 ; de bois ; lises des bois. 

— avant-dernière ligne ; assujettissement des solives ; lises assujettissement de ces 

bois et des solives. 
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